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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


REGIONE TOSCANA 


ORDINANZA 8 gennaio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di somma urgenza per 
la bonifica dell’area lagunare prospiciente la costa in località Macelli da uno sversa- 
mento di idrocarburi attraverso la fognatura comunale. (Ordinanza n. F/964). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre 
la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli 
enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
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VISTO il rapporto del 11.12.00, agli atti dell'ufficio, con cui il dr. Mauro Lenzi, 
professionista incaricato del monitoraggio degli sviluppi macroalgali nella Laguna 
di Orbetello, segnalava la presenza di una vasta zona lagunare interessata da un 
film superficiale di idrocarburi lungo un tratto della laguna di Ponente compreso 
tra il Ponte diga fino alla punta di Macchiagrossa; 


CONSIDERATO che in data 11.12.00. è stato effettuato un sopralluogo congiunto 
del Comandante Pinna della Capitaneria di Porto del Dr. Mauro Lenzi, il Geom. 
Fabrizio Rubegni e il Geom. Antonio Lenzini dell'ufficio del commissario e dei Vigili 
del Fuoco di Orbetello al fine di accertare sia la qualità dell'idrocarburo sia la 
provenienza e la superficie interessata; 


VISTA la nota prot. 1656 del 11.12.00 con cui L'ufficio Locale marittimo di 
Orbetello, accertata la presenza di sostanze oleose nella laguna di Ponente 
richiedeva all’ARPAT DI Grosseto di procedere alle analisi del campione delle 
acque della Laguna per individuare le sostanze oleose inquinanti; 


VISTA la nota prot. 2452 del 11.12.00 con cui l'Ufficio locale marittimo di Orbetello 
comunica che, in collaborazione con l'ufficio del Commissario della Laguna, 
nell'immediatezza dell'evento e con l'ausilio della Società CN Talamonese, locale 
concessionaria del servizio antinquinamento, è stato effettuato il posizionamento 
di una panna galleggiante assorbente su un collettore di scarico di acque chiare 
nella Laguna di ponente, probabile luogo di origine dello sversamento. 


VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 11.12.2000 dal Geom. Fabrizio 
Rubegni ed allegato al presente atto sotto la lettera “A”, in cui si dichiara che si è 
manifestata la somma urgenza di provvedere alla bonifica dello specchio lagunare 
antistante la località dei Macelli nel più breve tempo possibile onde evitare il 
propagarsi della chiazza di idrocarburi; 


PRESO ATTO, come risulta dal citato verbale di somma urgenza, che la C.N. 
Talamonese, individuata dall'Ufficio Locale Marittimo di Orbetello, è stata 
incaricata di effettuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del sito 
interessato dallo sversamento del gasolio; 


VISTA la nota prot. 2466 del 13.12.00 con cui l'Ufficio locale marittimo di Orbetello 
comunica che, la soc. C.N. Talamonese sta provvedendo alle operazioni di 
bonifica mediante l'utilizzo di barriere galleggianti oleoassorbenti idrorepellenti. 


CONSIDERATO che l’art.17 del D. Lgs. 22/1997 co.2 prevede che chiunque 
cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1 
lettera a), ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei 
medesimi limiti, è tenuto a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in 
sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti 
dai quali deriva il pericolo di inquinamento; 


CONSIDERATO che, con nota prot. 7944 del 13.12.00, l'Avv. Francesco Amerini 
in qualità di presidente della R.A.M.A. Spa ha comunicato di aver verificato, che 
per cause indipendenti dalla volontà dell'azienda, una cisterna del deposito di 
Orbetello ha disperso parte del contenuto di gasolio per autotrazione; 


Rel 
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PRESO ATTO dei verbale di riunione del 14.12.00 tenutasi presso l'Ufficio del 
Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello in 
cui la RAMA S.p.A riconosce le proprie responsabilità e si impegna ad assumere 
tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di disinquinamento in Laguna e quelle da 
effettuarsi a terra, per le quali ha già provveduto a dare incarico alla ditta 
Fabersand Ind.; 


PRESO ATTO delle comunicazioni del 14.12.2000 prot. 2489 e del 18.12.2000 
prot. 2494 redatte dalla RAMA spa ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 
22/97. 


VISTA la perizia di somma urgenza redatta dai Geom. Fabrizio Rubegni e Antonio 
Lenzini dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza ambientale della Laguna di 
Orbetello avente ad oggetto i “Lavori di somma urgenza per la bonifica dell'area 
lagunare prospiciente la costa in Loc. Macelli da uno sversamento di idrocarburi 
attraverso la fognatura comunale” allegata alla presente ordinanza sotto la lettera 
“B" come parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO in particolare che nella predetta perizia: 

- sono quantificati gli oneri per le operazioni di emergenza avviate dal 
Commissario pari a L. 290.000.000 (duecentonovantamilioni) (Euro 
149772,50); 

- è determinata la scadenza dell'intervento del Commissario alla data del 
14.01.01, data a partire dalla quale le operazioni il Laguna saranno a carico 
diretto della RAMA Spa; 


EVIDENZIATO che la RAMA Spa provvederà a rimborsare al Commissario 
Delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello gli oneri per gli 
interventi di messa in sicurezza ordinati d'urgenza nelle more delle individuazione 
della cause e del soggetto inquinanti come definito nella citata perizia e che a tal 
fine il Commissario ha già trasmesso comunicazione in data 20.12.00; 


CONSIDERATO che la citata perizia include, nel quadro economico, la spesa 
relativa all'1,5% previsto dall'art. 18 della L. 109/94; 


PRESO ATTO che la Giunta Regionale Toscana, ha disposto con deliberazione n. 
153/1997, la costituzione di appositi capitoli di bilancio E/U per la gestione delle 
somme relative al 1,5% previsto dall'art. 18 della L. 109/94 e successive 
integrazioni e modificazioni; 


RITENUTO pertanto di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire, per le 
spese di progettazione, la. somma di L. 3.555.000 
(tremilionicinquecentocinquantacinquemila). (Euro 1836,00) sul capitolo di entrata 
n. 24940 del bilancio regionale del corrente esercizio; 


VISTO che la C.N. Talamonese si è impegnata ad eseguire i lavori nel rispetto 
dei prezzi, patti e condizioni contenuti nella perizia in oggetto; 


VISTO il quadro economico di un importo complessivo di L.290.000.000 
(duecentonovantamilioni) (Euro 149772,50) di cui L. 237.000.000 


_ 9_ 
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(duecentotrentasettemilioni) = (Euro 122400,28) per lavori e L. 53.000.000 
(cinquantatremilioni) (Euro 27372,21) per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, come di seguito specificato: 


L. € 

LAVORI 237.000.000 122400,28 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 237.000.000 122400,28 
I.N.A. sui lavori al 20% 47.740.000 24655,65 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.= 3.555.000 1836,00 
1,5 % sui lavori 

Per piccoli lavori a fattura 1.700.000 877,97 
arrotondamenti 5.000 2,58 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 53.000.000 27372,21 
TOTALE PERIZIA 290.000.000 149772,50 


VISTO lo schema di contratto tra il Commissario Delegato e la ditta C.N. 
Talamonese di Talamone, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “C” 
quale parte integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che, per la perizia allegata ai sensi dell'art. 12, comma 6 del 
Decreto legislativo n. 494/96 non è necessario procedere alla designazione del 
coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 
alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo; 


RITENUTO di incaricare il Geom. Fabrizio Rubegni della direzione dei lavori ed il 
Geom. Lenzini della predisposizione della contabilità dei lavori in oggetto; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché 
dall’art.1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare il verbale di somma urgenza per la bonifica dell'area lagunare 
prospiciente la costa in Loc. Macelli da uno sversamento di idrocarburi 
attraverso la fognatura comunale, redatto dal Geom. Fabrizio Rubegni, allegato 
sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 


2. di approvare la perizia di somma urgenza redatta dai Geom. Fabrizio Rubegni 
avente ad oggetto | “Lavori di somma urgenza per la Bonifica dell'area lagunare 
prospiciente la costa in Loc. Macelli da uno sversamento di idrocarburi 
attraverso la fognatura comunale” allegata alla presente ordinanza sotto la 
lettera “B" come parte integrante e sostanziale; 


3. di affidare alla C.N. Talamonese di Talamone con sede in Grosseto i lavori di 
somma urgenza per la Bonifica dell'area lagunare prospiciente la costa in Loc. 
Macelli da uno sversamento di idrocarburi attraverso la fognatura comunale” 


per un importo complessivo di Lit. 237.000.000 (duecentotrentasettemilioni) 
(Euro 122400,28 ) oltre IVA al 20%; 


sid 
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4. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario Delegato e la C.N. 
Talamonese di Talamone, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “C" 
quale parte integrante e sostanziale; 


5. di affidare al Geom. Fabrizio Rubegni, la direzione dei lavori. La contabilità dei 
lavori sarà effettuata dal Geom. Antonio Lenzini dell'Ufficio del Commissario per 
la Laguna di Orbetello; 


6. di imputare ai fondi di cui all'Ordinanza DPC n. 2975/1999 gli oneri previsti nel 
quadro economico della perizia come di seguito specificato: 


L. € 

LAVORI 237.000.000 122400,28 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 237.000.000 122400,28 
I.V.A. sui lavori al 20% 47.740.000 24655,65 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.= 3.555.000 1836,00 
1,5 % sui lavori 

Per piccoli lavori a fattura 1.700.000 877,97 
arrotondamenti 5.000 2,58 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 53.000.000 27372,21 
TOTALE PERIZIA 290.000.000 149772,50 


7. di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire la somma di L.3.555.000 
(tremilionicinquecentocinquantacinquemila) (Euro 1836,00) sul capitolo di 
entrata n. 24940 del bilancio regionale del corrente esercizio ai sensi dell'art. 18 
della legge n. 109/94; 


8. gli oneri sostenuti dal Commissario per l'esecuzione degli interventi di cui alla 
perizia di somma urgenza saranno rimborsati dalla RAMA Spa, soggetto 
inquinante, ai sensi dell'art.17 co.2 del D.Lgs.vo 22/97 sulla base di apposita 
richiesta da parte del commissario successivamente alla chiusura della 
contabilità; 


9. le operazioni di contenimento dell'inquinamento di cui alla medesima perizia 
avranno termine per quanto attiene al Commissario in data 14.01.2001, data a 


partire dalla quale sarà cura della RAMA Spa provvedere direttamente alle 
operazioni medesime; 


10. di notificare la presente ordinanza alla RAMA Spa in Via Topazio 12, 58100 
Grosseto; 


11. di trasmettere la presente ordinanza alla C.N. Talamonese, al Comune di 
Orbetello, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


SIR, GPRS 
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ORDINANZA 8 gennaio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Riparazione Mixer ITT Flygth 
tipo 4.500-010. (Ordinanza n. F/965). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna. di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento. e. di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a. 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale: il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
CONSIDERATO che in data 15.06.00 Rep. 54 è stata sottoscritta la convenzione 


tra il Commissario straordinario. per la Laguna di Orbetello e al Soc. Orbetello 
Pesca Lagunare avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà 


— 2_- 
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commissariale consegnati alla stessa Società con verbale di consegna in data 
02.08.00 ; 


CONSIDERATO che l'art.2 della citata convenzione sancisce che qualora nello 
svolgimento della manutenzione ordinaria delle idrovore e dei Mixer ITT Flight. 
venga evidenziata l'esigenza di eseguire ulteriori interventi per ripristinare le 
caratteristiche originarie o sostituire le parti usurate o ammalorate, la loro 
esecuzione deve avvenire con le modalità stabilite nel Piano strutturale allegato 
alla convenzione e che per ciascun intervento la società deve presentare ‘un 
preventivo di spesa; 


VISTO il preventivo di spesa dettagliato presentato in data 04.12.00 dalla Orbetello 
Pesca Lagunare per le riparazioni al Mixer ITT Flight tino 4500-010 per un importo 


complessivo di È 7.854.376 
(settemilioniottocentocinquantaquattromilatrecentosettantasei) (euro 4056,44) oltre 
Iva al 20%; 


RICHIAMATA l'ordinanza n. F/ 903 del 30.06.00 con cui è stato affidato al Geom. 
Alberto ‘Salvestroni l'incarico professionale per l'attività di supporto tecnico per la 
gestione della emergenza ambientale della Laguna di Orbetello; 


PRESO ATTO che con nota del 21.12.00 il Geom. Alberto Salvestroni ha verificato 
la congruità dei prezzi applicati; 


VISTA la nota del 02.01.01 prot. n. 0001 con cui l'Ing. Luca Moretti in qualità di 
sorvegliante ha autorizzato la Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. a eseguire 


l'intervento in oggetto in conformità a quanto previsto dalla convenzione e dal 
Piano delle Manutenzioni; 


RITENUTO pertanto di affidare all'Ing. Luca Moretti, che potrà avvalersi anche dei 
professionisti a supporto del commissario, la verifica della regolare fornitura della 
prestazione in eggetto; 


VISTA inoltre la nota del 23.11.00 con la Orbetello Pesca Lagunare comunica la 
necessità della sostituzione di due anelli per un importo complessivo di L. 260.000 
(duecentosessantamila) (Euro 134,27) oltre Iva; 


CONSIDERATO inoltre che, come indicato nel parere tecnico di seguito citato, al 
‘precedente importo di L. 260.000 devono essere aggiunti gli oneri del trasporto 
pari a L. 175.860 (centosettantacinquemilaottocentosessanta) (Euro 90,82), cioè 
per un importo complessivo di L.435.860 
(quattrocentotrentacinquemilaottocentosessanta) (Euro 225,10) oltre IVA ; 


RICHIAMATO il parere favorevole in linea tecnica redatto dall'ufficio del 
Commissario e sottoscritto dal l'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile 
dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello; 


RICHIAMATE le deroghe previste ‘dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
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ORDINA 


1. di prendereatto che la Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. eseguirà le riparazioni 
al MIXER ITT Flight 4500-010, in conformità a quanto previsto nella 
convenzione e nell'allegato Piano delle manutenzioni per un importo 
complessivo di. Li 7.854.376 
(settemilioniottocentocinquantaquattrotrecentosettantasei) (euro 4056,44) 
oltre Iva al 20%; 


di prendere atto che la Orbetello’ Pesca Lagunare s.r.l. nell'ambito della 
revisione periodica dei mixer, eseguirà la sostituzione di anelli per un importo 
di L. 435.860 (quattrocentotrentacinquemilaottocentosessanta) (Euro 225,10) 
oltre IVA ; 


3. diimputare gli oneri di cui ai precedenti punti 1) e 2) ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC n. 2975/99; 


4. diaffidare all'Ing. Luca Moretti dell'ufficio del commissario, che potrà avvalersi 
anche dei tecnici a supporto del commissario, la regolare esecuzione delle 
riparazioni fornitura e posa in opera avvalendosi anche dei professionisti 
esterni a supporto del commissario; 


5. di comunicare la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare e alla 
Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di 
pubblicarla per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


sid 
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ORDINANZA 18 gennaio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Espropriazione per pubblica 
utilità per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle bio- 
masse algali raccolte in laguna. Deposito indennità di espropriazione presso la Cassa 
depositi e prestiti. (Ordinanza n. F/966). 


IL VICE COMMISSARIO 
(Art. 5 legge 24.2.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all’interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per. il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


== 
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VISTO inoltre il Piano Strutturale per la Laguna di. Orbetello approvato con 
ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.99; 


RICHIAMATA la propria Ordinanza n. F/692 del 13 Luglio 1999 con la quale si 
approva la perizia avente per oggetto “Stazione di stoccaggio e stabilizzazione 
delle biomasse algali raccolte in laguna”, redatta dall'ing. F. Martino su incarico del 
Vice Commissario delegato in base alla propria ordinanza n. F/543 del 18/01/1999; 


VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Grosseto n. 361 del 22.09.99 
con la quale si approva il progetto e si autorizza la realizzazione degli interventi; 


TENUTO CONTO che tale approvazione, ai sensi della L.R n. 25/98, produce gli 
effetti di cui all'art. 27 comma 5 del D. Lgs. N. 22/97, costituendo, pertanto, 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; 


VISTO che per l'esecuzione di tale opera, con ordinanze n. F/743 del 27/9/1999 e 
n. F/747 del 1/10/1999 è stata disposta, al fine di consentire il tempestivo inizio dei 
lavori, l'occupazione d'urgenza della porzione di terreno sito in Comune di 
Orbetello e censito al NCT al F. 37 particelle 111 parte e 164 parte intestato alla 
ditta Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi Monica comproprietari per 1/3 
ciascuno; 


DATO ATTO altresì, che con le suddette ordinanze è stato provveduto alla 
determinazione dell'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari 
dell'area occupata; 


CONSIDERATO che in data 04.12.2000 è stata notificata ai proprietari Sigg. 
Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi Monica l'indennità spettante secondo il 
seguente prospetto: 


DITTA PARTITA | FOGLIO PARTICEL. | ESPROPR. | QUALITA' | INDENNITA] DIRITTI _. 


Covitto Proprietario 
410909  |37 

c..LPUFNC4 

8813G088D 

c.f BFFMNC7 

8D44L219F 


per 1/3 
(_ |__| [rotaE [Maze | ___ [18.184.380] | 


111/b-111/c] Mq.7.814. |Seminativo |L.8.048.420 


Seminativo |L. 135.960 


Proprietario 
per 1/3 


Proprietario 
per 1/3 
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ATTESO che i Sigg. Covitto. Giovanni, Lupo Franco e Baffigi Monica non hanno 
dato nessuna risposta nei termini previsti dalla normativa vigente; 


TENUTO CONTO che a norma della L. 865/71 i proprietari espropriandi, entro 30 
giorni dalla notificazione dell'ammontare dell'indennità, devono comunicare 
all'espropriante l'accettazione della medesima e che in caso di silenzio l'indennità 
si intende rifiutata con conseguente deposito della somma offerta presso la Cassa 
Deposito e Prestiti; 


CONSIDERATO che la somma sopra indicata trova copertura tra le somme a 
disposizione della citata perizia secondo l'impegno dell'ordinanza di approvazione 
n. F/692 


RITENUTO quindi, per le suddette motivazioni, di provvedere al deposito delle 
somme spettanti presso la Cassa Deposito e Prestiti; 


VISTA la L. 22.10.1971 n. 865 e successive integrazioni e modificazioni; 


VISTA la L. 03.01.1978 n. 1 “Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di 
opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”; 


ORDINA 


1. di provvedere al deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti tramite' la 
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Grosseto - della somma di 
L.8.184.380 (ottomilionicentottantaquattromilatrecentottanta) (Euro 4226,87) 
dovuta ai sottoelencati proprietari per l'esproprio dei terreni siti in Comune di 
Orbetello, Località Patanella: 


DITTA PARTITA | FOGLIO PARTICEL. | ESPROPR. | QUALITA' | INDENNIT | DIRITTI 
A' 


Covitto Proprietario 
Giovanni. 
nato a|10909 
Orbetello il 
12.05.49 
c.f.CVTGNN4 
9E12G088Q 
Lupo Franco 
nato a 
Orbetello ll 
13.11.48 
«| c.f.LPUFNC4 
8513G088D 
Baffigi 
Monica nata 
a Torino il 
04.04.78: 
c.f. BFFMNC7 
8044L219F 


per 1/3 
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Seminativo 


Proprietario 
per 1/3 


Proprietario 
per 1/3 
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1. di dare atto che la somma di cui al precedente punto non è soggetta a ritenuta 
d'acconto del 20%, ai sensi ex art. 11 della Legge 30/12/92, n. 413; 


2. di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari del terreno 
su cui insiste l'opera pubblica Sigg. Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi 


Monica; 


3. di trasmettere la presente. ordinanza alla Prefettura di Grosseto per gli 
adempimenti di competenza e di pubblicarla per estratto: sul Bollettino Ufficiale 


della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 18 gennaio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Dotazioni di sicurezza sui 
mezzi nautici. (Ordinanza n. F/967). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992. n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento delia laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'intermo delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati. ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientate della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.01.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTO che per lo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento delle alghe 
sono stati acquistati n. 2 natanti raccoglialghe modello ECOLAG, un natante 


SUASA > PI 
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VISTO che per lo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento delle alghe 
sono stati acquistati n. 2 natanti raccoglialghe modello ECOLAG, un natante 
denominato Palombara, n.2 natanti Harvester 10000/3500 e 9000/3000 e n. 2 
bettoline; 


CONSIDERATO che con ordinanza n: F/879 dei 31.05.00 è stato affidata 
all'Agenzia Palombo, s.n.c. di Porto Santo Stefano la regolarizzazione della 
documentazione di circolazione relativa ai matanti raccogli alghe operanti in 
Laguna comprensiva di adeguamento alle normative vigenti in materia di 
navigazione; 


VISTA la relazione tecnica redatta dall'Ufficio del Commissario e sottoscritta 
dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il 
risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, allegato sotto la lettera “A” alla 
presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, da cui si evince che la 
Agenzia Palombo, d'accordo con l'ufficio, ha ritenuto opportuno provvedere ad 
una ricognizione in sito dei mezzi; 


CONSIDERATO che in data 27.10.00 è stato effettuato un sopralluogo al quale 
hanno partecipato il Geom Antonio Lenzini dell'Ufficio del Commissario, il Sig. 
Fabrizio Palombo dell'Agenzia Palombo S.n.c. ed il Geom Attilio Carotti della 
Orbetello Pesca Lagunare S.r.I., società che ha in gestione i suddetti natanti; 


CONSIDERATO che per procedere alle acquisto delle dotazioni di sicurezza 
individuate nella relazione tecnica allegata, l'ufficio del commissario ha richiesto 
un preventivo di fornitura del materiale alle ditte Da Pelio di Collantoni Roberto & 
C e Nautica la Bussota s.n.c.; 


VISTI i preventivi, agli atti dell'ufficio, presentati dalla ditta Da Pelio di Collantoni 
Roberto & C.in'data 02.11.00 e dalla ditta Nautica La Bussola in data 30.10.00 
rispettivamente di un importo lordo di L. 2.906.760 e L. 4.195.000; 


VISTO il parere tecnico redatto dall'ufficio del Commissario e sottoscritto dall'Ing. 
Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile. dell'area..di progetto per il 
risanamento. ambientale della Laguna di Orbetello, in cui, valutati i preventivi 
pervenuti, è stata ritenuta più vantaggiosa l'offerta presentata dalla ditta Da Pelio 
di Collantoni Roberto &.C per un importo complessivo di L. 2.906.760 
(duemilioninovecentoseimilasettecentosessanta) (Euro 1501,21) Iva e trasporto 
Inclusi; 


CONSIDERATO che in data 15.06.00 Rep. 54 è stata sottoscritta la convenzione 
tra il Commissario straordinario per la Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà 
commissariale consegnati alla stessa Società; 


RITENUTO quindi di consegnare, mediante apposito verbale, le dotazioni di 


bordo alla Soc. Orbetello Pesca Lagunare in quanto. facenti parte integrante dei 
natanti già consegnati; 


— 0 
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RICHIAMATA inoltre l'ordinanza commissariale n. F/928 del 08.09.00 relativa agli 
adempimenti. amministrativi per il passaggio di proprietà -della motonave 
"Palombara" ; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/903 del 30. 06.00 con la quale viene 
affidato l’incarico professionale al Geom. Alberto Salvestroni relativo alle "Attività 
di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di 
Orbetello”; 


RITENUTO pertanto incaricare il Geom. Alberto Salvestroni di ottemperare a tutti 
gli adempimenti amministrativi relativi al passaggio di proprietà del natante 
denominato “Palombara”; 


VISTA la fattura n. PF/374 del 04.12.00 della Agenzia Palombo per un importo 
di L. 492.500 (quattrocentonovantaduemilacinquecento) (Euro 254,35) relativa 
allo svolgimento del rinnovo delle annotazioni di sicurezza sul natante ECOLAG 
X14, previste dalla normativa vigente; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate. dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di affidare alla ditta Da Pelio di Collantoni Roberto & C la fomitura delle 
dotazioni di bordo indicate nella “Relazione Tecnica" allegata alla presente 
ordinanza sotto la lettera “A" quale parte integrante s sostanziale per un 
importo complessivo di L. 2.906.760 
(duemilioninovecentoseimilasettecentosessanta) (Euro 1501,21) lva e 
trasporto inclusi; 


2. diincaricare l'Ing. Luca Moretti della verifica della regolare fornitura delle 
dotazioni di bordo; 


3. di disporre che l'Ufficio di Grosseto proceda alla consegna alla Soc. 
Orbetello Pesca Lagunare delle dotazioni di bordo in oggetto mediante 
apposito verbale; 


di incaricare il ‘Geom. Alberto Salvestroni di ottemperare a tutti gli 
adempimenti amministrativi relativi alle pratiche di passaggio di proprietà del 
natante denominato “Palombara”; 


5. .di corrispondere alla Agenzia Palombo. .di Porto Santo Stefano importo 
complessivo di L. 492.500 (quattrocentonovantaduemilacinquecento) (Euro 
254,35) relativo allo svolgimento del rinnovo delle annotazioni di sicurezza sul 
natante ECOLAG X14; 


6.. di imputare le spese di cui ai precedenti punti 1) e 5) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/99 e DPC 3097/2000; 


fa, (AE 
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7. di comunicare la presente ordinanza alla ditta Da Pelio di Collantoni Roberto & 
C S.a.s., al Geom. Alberto Salvestroni, alla Orbetello Pesca Lagunare, alla 
Agenzia Palombo di Porto S. Stefano e alla Prefettura di Grosseto per gli 
adempimenti di competenza, nonché di pubblicarla per estratto sul Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


SI 
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ORDINANZA 22 gennaio 2001. 


Eventi alluvionali 28 settembre-1° ottobre 1998. Ordinanza del Ministro dell’in- 
terno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 
1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la si- 
stemazione dei corsi d’acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei la- 
vori. (Ordinanza n. G/968). 


IL VICE COMMISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998 
(Art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 01.10.1998 
ordinanza commissariale n. G/873 del 25/05/2000) 


VISTA l'ordinanza del Ministro dell’Intermo delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2853 del 1.10.1998 con la quale all'art. 1 il Presidente della 
Giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che 
hanno colpito il territorio delle Province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 
settembre e il 1° Ottobre; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/533.del 04.12.1998 con cui il Commissario 
ha approvato il Primo stralcio del Piano degli interventi straordinari per il ripristino 
delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua, di cui il Dipartimento 
della Protezione civile ha preso atto con nota del 25.01.1999; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/608 del 28.04.1999 con la 
quale è stato approvato il Secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota del 10.06.1999 e del 13.09.1999; 


VISTA l'ordinanza commissariale G/550 del 28.01.1999 con la quale sono state 
approvate le “Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli 
interventi compresi nel piano”; 


CONSIDERATO che il base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna 
dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da 
‘parte del Dipartimento della Protezione civile e le opere devono essere 
completate entro i successivi nove mesi; 
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PRESO ATTO pertanto che il termine perentorio per i completamento degli 
interventi previsti nel Primo stralcio del piano è il 25.01.2000, per quelli inseriti nel 
Secondo stralcio è il 09.06.2000 e il 12.09.2000; 


VISTO che nel Primo Stralcio piano degli interventi di cui all'ordinanza G/533/98 
sono stati inseriti gli interventi nn. 714, 723, 711 e 713 € descritti nella tabella 
allegata sotto la lettera "A"; 


VISTO che nel Secondo Stralcio piano degli interventi di cui all'ordinanza 
G/608/99 sono stati inseriti gli interventi nn. 353, 350, 473,476, 351,e 439 descritti 
nella tabella allegata sotto la lettera “A”; 


VISTO che con ordinanza G/734 dell'08.09.1999 il termine di consegna dei lavori 
relativo all'intervento 723 è stabilito in 150 giorni dalla presa d'atto del Secondo 
Stralcio per consentire l'espletamento delle procedure di variante urbanistica; 


PRESO ATTO, come risulta dalle comunicazioni degli enti attuatori, che per i 
suddetti interventi non risulta possibile il rispetto dei tempi di attuazione del piano 
a causa dell’eccezionale ondata di maltempo dei mesi di Ottobre e Novembre 
2000; 


VISTE le note degli enti attuatori con le quali relativamente ai suddetti interventi si 
è provveduto a richiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori. con 
l'indicazione del nuovo termine di scadenza riportato nella tabella allegata sotto la 
lettera “A”; 


RICHIAMATO il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi 
approvato con ordinanza commissariale G/550/99 secondo cui rispetto alla 
copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per 
la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore 
ferme restando le conseguenti responsabilità; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi detl'ordinanza DPC n. 
2853/98; 


VISTA la legge 24.02.1992 n. 225; 


ORDINA 


1 - Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi citati in premessa e 
meglio descritti nella scheda allegata al presente provvedimento sotto la 
lettera “A” come parte integrante e sostanziale è prorogato fino alle nuove 
scadenze individuate a fianco di ciascun intervento. 


2 - Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione 
dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori ai finanziamento 
dell'intervento indicato nel piano. sono a carico dell'ente attuatore come 
previsto al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui 
all'ordinanza commissariale n. G/550/99. 


MI, 7. VEE 
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3. - Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato facente parte integrante 
e sostanziale, è comunicato agli enti attuatori nonchè per opportuna 
conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile. 


4. - Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul BURT in quanto 
conclusivo di procedimento. 


Il vice commissario: FRANCI 
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ORDINANZA 25 gennaio 2001. 


Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 nelle provin- 
ce di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi 
straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 443.1: Sistemazione 
idraulica del torrente Camaiore dalla Aurelia fino alla ferrovia. Ente attuatore: Ge- 
nio civile di Lucca. Importo L. 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70). Presa d’atto. 
(Ordinanza n. G/969). 


IL VICE COMMISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998 
(Art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 01.10.1998 
ordinanza commissariale n. G/873 del 25/05/2000) 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2853 del 01/10/98 con la quale il Presidente della Giunta regionale è -stato 
nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e ‘Prato compresi tra il 
28.09.1998 e 01.10.1998; 


VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il 
suddetto Commîssario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari 
per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della Protezione Civile 
prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e 
rimodulato; 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2880 del 13/11/98 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 
2853/98 la Regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale 
di 24 miliardi; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/796 del 11.01.2000 con la 
quale è stato approvato il Terzo Stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota pervenuta il 06.03.2000; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/886 del 13.06.00 con la quale è 


stata approvata la prima Rimodulazione del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso con nota 0P/24618/TS.0 del 21.07.00; 


O) pe 
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RILEVATO che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi 
specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 
G/550 del 28.01.1999; 


VISTO in particolare il punto 22.9 del suddetto disciplinare che. prevede che il 
Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori; 


CONSIDERATO che tale presa d'atto ha la finalità di verificare: 

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai 
sensi del punto 2.1. e 2.2 dell'ordinanza G/550/99; 

- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, 
collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 
G/550; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/560 del 09.02.1999 relativa a “Disposizioni 
per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano”; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato * n. G/855 dell'08.05.2000 di 
integrazione dell'ordinanza commissariale G/550/99 con la quale gli enti attuatori 
possono disporre la consegna dei lavori entro 120 giorni dalla presa d'atto del 
piano dai parte del Dipartimento della Protezione civile; 


RILEVATO che nel Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale 
n. G/796 del 11.01.2000 è stato inserito il seguente intervento n. 443.1: 
“Sistemazione idraulica del Torrente Camaiore dalla Aurelia fino alla Ferrovia di 
cui Ente Attuatore è il Genio Civile di Lucca per l'importo di L. 3.000.000.000 
(tremiliardi) (Euro 1.549.370,70); 


VISTO che il Gènio Civile di Lucca - ente attuatore - in data 18.01.2001 con nota 
n. 9106/07 di prot ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto 
intervento approvato con decreto dirigenziale n. 6012 del 23/10/2000 e che in 
data 18.01.2001 con.nota n..9106/07.di prot. ha inviato la Comunicazione B; 


PRESO ATTO come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del 
suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1/3, 2.3 e 2.5 del 
disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;b) non sono 
state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare; 


RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato 
. l'esito positivo dell'istruttoria; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25.05.2000 con la quale il 


sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 
2853/98; 
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ORDINA 
1. E' preso atto del progetto relativo all'intervento n. 443.1 :*Sistemazione 
idraulica del Torrente Camaiore dalla Aurelia fino alla Ferrovia“, di cui ente 
attuatore è il Genio Civile di Lucca per l'importo di L. 3.000.000.000 
(tremiliardi) (Euro 1.549.370,70) approvato con decreto dirigenziale n. 6012 del 
23.10.2000; 


2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla 
acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento; 


3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche 
specificate nelle premesse; 


4. di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza; 


5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T. ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 della L. R. n. 18 del 15.0.1996. 


Il vice commissario: FRANCI 
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ORDINANZA 25 gennaio 2001. 


Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 nelle provin- 
ce di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi 
straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 323: «Realizzazione di 
cassa d’espansione sul torrente Lucese». Ente attuatore: Genio civile di Lucca. Im- 
porto L. 1.300.000.000 (Euro 671.393,97). Presa d’atto. (Ordinanza n. G/970). 


IL VICE COMMISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998 
(Art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 01.10.1998 
ordinanza commissariale n. G/873 del 25/05/2000) 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2853 del 01/10/98 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato 
nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 
28.09.1998 e 01.10.1998; 


VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il 
suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari 
per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della Protezione Civile 


prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e 
rimodulato; 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2880 del 13/11/98 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 


2853/98 la Regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale 
di 24 miliardi; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/533 del 04.12.1998 con la 
quale è stato approvato il Primo Piano.di cui il Dipartimento della Protezione 
Civile ha preso atto con nota 0P/1771/IS.0 in data 25.01.1999; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/608 del 23.04.1999 con lal 


‘ quale è stato approvato il Secondo Stralcio del Piano. di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota 0P/20772/TS.0 in data 10.06.1999; 
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VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/886 del 13.06.2000 con la 
quale è stata approvata la Prima Rimodulazione del Piano di cui il Dipartimento 
della Protezione Civile ha preso atto con nota 0P/24618/TS.0 in data 
21.07.2000; 


RILEVATO che gli interventi. previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi 
specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 
G/550 del 28.01.1999; 


VISTO in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il 
Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori; 


CONSIDERATO che tale presa d'atto ha la finalità di verificare: 

- l'inserimento delie eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai 
sensi del punto 2.1. e 2.2 dell'ordinanza G/550/99; 

- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, 
collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 
G/550; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/560 del 09.02.1999 relativa a “Disposizioni 
per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano”; 


VISTO che nel Primo piano degli interventi approvato con ordinanza 
commissariale n. G/533 del 04.12.1998 è stato inserito l'intervento di cui 
all'oggetto per L. 1.000.000.000 (unmiliardo) (Euro 516.456,90); 


VISTO che nel Secondo Stralcio del Piano approvato con ordinanza 
commissariale n. G/608 del 23.04.1999 l'intervento di cui all'oggetto è stato 
integrato di L. 300.000.000 (trecentomilioni) (Euro 154.937,07); 


RILEVATO che nella Prima Rimodulazione del Piano approvata con ordinanza n. 
G/886 del 13.06.2000 l'intervento di cui all'oggetto è stato richiamato per l'importo 
.complessivo di L. 1.300.000.000 (unmiliardotrecentomilioni) (Euro 671.393,97); 


VISTO che il Genio Civile di Lucca - ente attuatore - in data 18.01.2001 con nota 
n.9106/07 .di prot. ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto 
intervento approvato con decreto dirigenziale n. 3174 del 14.06.2000 e che in 
data 18.01.2001 con nota n. 9106/07 di prot. ha inviato la Comunicazione B; 


PRESO ATTO come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del 
suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del 
disciplinare approvato con ordinanza commissariale n..G/550/99;b) non sono 
state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare; 


RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato 
l'esito positivo dell'istruttoria; 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 
2853/98; 


ORDINA 


. E' preso atto del progetto relativo all'intervento n. 323:”Realizzazione di cassa 


d'espansione sul Torrente Lucese” di cui ente attuatore è il Genio Civile di 
Lucca per l'importo di L. 1.300.000.000 -(unmiliardotrecentomilioni) (Euro 
671.393,97) approvato con.decreto dirigenziale n. 3174 del 14.06.2000; 


. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla 


acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento; 


. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche 


specificate nelle premesse; 


. di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza; 


. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T. ai sensi 


dell'art. 3 comma 2 della L. R. n. 18 del 15.0.1996. 


Il vice commissario: FRANCI 


sr 


- n. 173 


27-7-2001 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 173 


ORDINANZA 29 gennaio 2001. 


Evento sismico del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arez- 
zo. Ammissione a contributo degli oneri relativi alla sicurezza di cui al D.Lgs. 14 ago- 
sto 1996, n. 494. (Ordinanza n. D/971). 


IL VICE COMMISSARIO 
in funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2741 del 30.01.1998 
ordinanza commissariale n. D/874 del 25/05/2000) 


VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della 
Protezione civile, n. 2741 del 30.01.1998, con la quale all'art. 1 è nominato il 
Presidente della Regione Toscana Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della 
I. 24.02.1992 n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare, l'incolumità 
pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di 
Arezzo gravemente danneggiati dall'evento sismico del settembre — ottobre 1997; 


VISTA l'ordinanza D/874 del 25.05.2000, con la quale il. Presidente della Regione 
Toscana ha nominato :quale vice commissario ai predetti interventi.il sottoscritto 
assessore Tommaso Franci che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del 
Commissario; 


CONSIDERATO che l'ordinanza n. D/544 del 19.01.1999, con la quale sono state 
approvate le disposizioni operative per l'avvio della procedura di concessione di 
contributi ai privati , stabilisce il limite massimo della percentuale nella misura del 
75% per il danno grave e del 50% per il danno significativo; 


RICHIAMATA l'ordinanza n. D/614 del 03.05.1999, con la quale sono state 
approvate ulteriori disposizioni operative per la progettazione e la esecuzione. 
degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, relativamente alle opere 
realizzate dai privati; 


CONSIDERATO che la sopracitata ordinanza stabilisce il contributo per gli oneri 
di progettazione , indagine e direzione dei lavori nel limite massimo del 15% del 
costo; 
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TENUTO conto che l'ordinanza D/615 del 03.05.1999 riferita ad interventi 
pubblici, con la quale sono state approvate ulteriori disposizioni operative , 
esclude dal computo del 15% relativo alle competenze professionali gli oneri 
sostenuti per l'applicazione del D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996; che sono a carico 
del Commissario; 


RILEVATA l'analogia tra l'ordinanza n. D/614 del 03.05.1999 e n. D/615 del 
03.05.1999 e ritenuto pertanto opportuno che anche per gli interventi dei privati, 
se dovuto, sia riconosciuto il contributo per gli oneri di cui al decreto legislativo n. 
494 del 14.08.1996 a carico del Commissario; 


PRESO ATTO che l'ordinanza n. 876 del 25.05.2000 stabilisce la percentuale del 
contributo per il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati 
nella misura del 75% per il danno grave e del 50% per il danno significativo; 


ORDINA 
1. Gli oneri relativi alla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494 del 
14.08.1996 riferiti agli interventi realizzati da soggetti privati sono ammissibili a 


contributo, nel rispetto delle percentuali stabilite dall'ordinanza n. D/876 del 
25.05.2000. 


2. La presente ordinanza è comunicata ai Comuni che provvederanno ad 
informare i soggetti interessati, agli uffici regionali interessati e al Dipartimento 
della Protezione Civile. 

3. La presente ordinanza è pubblicata per estratto sul Bollettino della Regione 
Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. R. 18/96. 


Il vice commissario: FRANCI 
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ORDINANZA 8 febbraio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Espropriazione per pubblica 
utilità per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomas- 
se algali raccolte in laguna. Deposito indennità di espropriazione presso la Cassa de- 
positi e prestiti. Rettifica ordinanza F/966 del 18 gennaio 2001. (Ordinanza n. F/972). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Intermo delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili. necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento. della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 


sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.01.2001; 
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RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTA la propria Ordinanza n. F/692 del 13 Luglio 1999 con la quale si approva 
la perizia avente per oggetto “Stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle 
biomasse algali raccolte in laguna"; 


VISTO che per la esecuzione di tale opera, successivamente alla delibera della 
Giunta Provinciale di Grosseto n. 361 del 22/09/1999 con cui è stata dichiarata la 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della medesima, con ordinanza n. F/743 
del 27/09/1999 è stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza del terreno 
su cui deve essere realizzata; 


VISTO che per l'esecuzione di tale opera, con ordinanze n. F/743 del 27/9/1999 e 
n. F/747 del 1/10/1999 è stata disposta, al fine di consentire il tempestivo inizio 
dei lavori, l'occupazione d'urgenza della porzione di terreno sito in Comune di 
Orbetello e censito al NCT al F.37 particelle 111 parte e 164 parte intestato alla 
ditta Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi Monica comproprietari per 1/3 
ciascuno; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/966 del 18.01.2001 con cui si 
disponeva il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di esproprio e se 
ne ordinava la notifica ai Sig. Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi Monica; 


PRESO ATTO che da parte dell'Ufficio notificatore del Comune di Monte 
Argentario non è stato possibile eseguire la notifica a quest'ultima per variazione 
della residenza; 


RITENUTO di procedere pertanto alla rettifica della ordinanza n. F/966 del 
18.01.01 per consentire la notifica nei confronti della Signora Baffigi Monica; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98, 2975/99, 
3037/2000 e 3097/2000 tra cui, in particolare, quelle alla legge 2359/1865 art. 18, 
legge 1/1978 art. 3 e 4, legge 685/1971 artt. 10 e 20; 


ORDINA 


1. di rettificare l'ordinanza n. F/966 del 18 gennaio 2001, allegata al presente 
atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, nella parte in cui 
se ne richiede la notifica alla Signora Baffigi Monica, nata a Torino il 4/04/1978 
e residente in Via di Costa al Vada, 12 nel Comune di Civitella Val di Chiana 
(Arezzo); 


2. di provvedere all'inserimento del presente atto nel F.A.L. della Provincia di 
Grosseto; 


3. di lasciare invariate le restanti parti della citata ordinanza n. F/966 del 
18.01.01; 
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4. di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Grosseto per gli 
adempimenti di competenza e di pubblicarla per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 14 febbraio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Liquidazione spese di bollo 
degli automezzi di proprietà del Commissario. (Ordinanza n. F/973). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.01.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
VISTO che per lo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento delle alghe 
sono stati acquistati un autocarro FIAT IVECO 400 E34, un autocarro FIAT 


IVECO 190-42 e n. 2 natanti raccoglialghe modello ECOLAG Ecolag S.r.l. di 
Mestre (VE); 
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RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/879 del 31.05.2000 con cui sono 
stati affidati alla C.a.s.a.p.a. tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla 
liquidazione delle-spese di bollo degli automezzi FIAT IVECO 400 E34 e FIAT 
IVECO 190-42; 


VISTA la fattura relativa al pagamento delle spese di bollo per entrambi gli 
automezzi commissariale per un periodo di otto mesi cioè fino a Settembre 2001, 
emessa dalla C.a.s.a.p.a. per un il costo complessivo di L. 1.228.000 
(unmilioneduecentoventottomila) (Euro 834,20); 


RITENUTO. pertanto di corrispondere alla C.a.s.a.p.a.. tutti gli oneri 
amministrativi relativi alla liquidazione delle spese di bollo degli automezzi FIAT 
IVECO 400 E 34 e FIAT IVECO 190-42 relative al periodo Febbraio-Settembre 
2001 per un importo’ complessivo di L. 1.228.000 
(unmilioneduecentoventottomila) (Euro 634,20); 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 
1. di corrispondere alla ditta C.a.s.a.p.a. tutti gli oneri amministrativi relativi alla 
liquidazione delle spese di bollo degli automezzi FIAT IVECO 400 E 34 e FIAT 
IVECO 190-42 relative al periodo Febbraio-Settembre 2001 per un importo 
complessivo di L. 1.228.000 (unmilioneduecentoventottomila) (Euro 634,20); 


2. di imputare le spese di cui’ al precedente. punto 1) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/99 e DPC 3097/2000; 


3. di incaricare il P.I. Dario Viti dell'Ufficio del Commissario dei rapporti con la 
predetta società e di verificare l'esecuzione dell'incarico; 


4. di provvedere alla liquidazione del predetti importi a favore della C.a.s.a.p.a. 
tramite la Prefettura di Grosseto, su presentazione della relativa fattura; 


5. di comunicare la presente ordinanza alla ditta C.a.s.a.p.a., e alla Prefettura di 
Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di pubblicarla per estratto 
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 16 febbraio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto materiale di consu- 
mo per l’ufficio di Grosseto. (Ordinanza n. F/974). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
idell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio. 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000. con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
‘ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.01.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. F/490 del 27.7.1998 con la quale è stato 
istituito come punto di riferimento permanente della gestione commissariale nel 
Comune di Grosseto l'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Ambientale della 
Laguna di Orbetello; 


CONSIDERATO che il Vice Commissario ha provveduto a dotare la struttura di 
adeguata strumentazione informatica con relative stampanti, fornita per la maggior 
parte dalla ESSECI computers S.n.c. di Follonica; 


VISTA la necessità di acquistare materiale informatico di ordinario consumo al 
fine di garantire il funzionamento della sopraccitata strumentazione ed in 
particolare n.3 cartucce di ricambio per stampanti HP Laserjet 2100; 


VISTO il preventivo di spesa, agli atti. dell'Ufficio, presentato dalla Esseci 
Computers s.n.c. in data 25.01.01, relativo all'acquisto di n. 3 cartucce di ricambio 
per stampanti HP Laserjet 2100 per un importo di L. 280.000 oltre IVA cadauna; 


PRESO ATTO che l'importo complessivo della fornitura per un totale di L. 840.000 
(ottocentoquarantamila) (Euro 433,82) oltre Iva al 20%; 


RICHIAMATA l'ordinanza n. F/943 del 17.10.00 con cui è stato approvato il 
progetto esecutivo per il monitoraggio informatico della Laguna di Orbetello, 
costituito di 4 lotti funzionali uno dei quali prevede la fornitura e posa in opera di 
un centro elaborazioni comprensivo di Plotter; 


RITENUTO di acquistare presso la .stessa ditta fornitrice anche il materiale di 
consumo ordinario per garantire la funzionalità della macchina; 


VISTO il preventivo del 08.02.200, agli atti dell'ufficio, con cui la ESSECI di 
Follonica quantifica in L. 63.000 cad. gli oneri per la fornitura di foglio singolo 
opaco, in L. 40.000 per il rotolo opaco, in L. 90.000 la cartuccia grande a getto di 
inchiostro nero e in L. 86.000 la cartuccia grande a getto di inchiostro ciano- 
magenta-giallo, tutti i prezzi oltre IVA al 20%; 


RITENUTO di acquistare una confezione di singolo opaco, una confezione di 
rotolo opaco, una cartuccia grande a getto di inchiostro nero e n.3 cartucce grandi 
a getto di inchiostro ciano-magenta-giallo secondo le caratteristiche specificate nel 
preventivo, il tutto per un. importo complessivo di L. 451.000 
(quattrocentocinquantunomila) (Euro 234,11); 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 


confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
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ORDINA 


1. di affidare alla ESSECI Computers di Follonica la fornitura di n. 3 cartucce di 
ricambio per stampanti HP Laserjet 2100 per un importo complessivo di L. 
840.000 (ottocentoquarantamila) (Euro 433,82) oltre Iva al 20%; 


2. di affidare alla ESSECI Computers di Follonica la fornitura di una confezione di 
carta per plotter formato A1 a foglio singolo opaco ed una a rotolo opaco, una 
cartuccia grande a getto di inchiostro nero e n. 3 cartucce grandi a getto di 
inchiostro ciano- magenta- giallo per un importo complessivo di L. 451.000 
(quattrocentocinquantunomila) (Euro 234,11) oltre Iva al 20% ; 


3. di approvare. le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dai relativi 
preventivi di offerta, agli atti dell'Ufficio; 


4. di imputare gli oneri di cui ai precedenti punti 1) e 2) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/1999 e DPC n. 3097/2000; 


5. di provvedere alla liquidazione del predetto importo alla ditta Esseci Computer 
S.n.c di Caprini P. e c. di Follonica tramite la Prefettura di Grosseto, su 
presentazione della fattura vistata dall'Ing. Moretti; 

6. di comunicare il presente atto alla ditta Esseci Computer S.n.c di Caprini P. e c 


di Follonica e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di pubblicario per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


di 
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ORDINANZA 16 febbraio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ripristino funzionale di tre 
bettoline. (Ordinanza n. F/975). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all’interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi ‘urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale .n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


CONSIDERATO che in data 15.06.00 Rep. 54 è stata sottoscritta la convenzione 
tra ii Commissario straordinario per la Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di 
proprietà commissariale consegnati alla stessa Società con verbale di consegna 
in data 02.08.00; 
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CONSIDERATO che la citata convenzione prevede che la predetta società 
segnali gli interventi ritenuti necessari non ricompresi nel piano di manutenzione 
ordinaria; 


PRESO ATTO del preventivo trasmesso in data 19.01.01 dalla Orbetello Pesca 
Lagunare, agli atti dell'ufficio, avente ‘ad oggetto alcuni interventi manutentori 
straordinari alle tre bettoline utilizzate come base di scarico della biomasse algali 
durante le fasi di raccolta, per un importo complessivo di L. 22.893.000 oltre IVA 
al 20% 


CONSIDERATO che nello stesso preventivo la società dichiara che applicherà 
uno sconto del 10% sull'importo, per cui gli interventi programmati 
ammonteranno a L. 6.867.900 per ciascuna bettolina quindi per un importo 
complessivo di L.20.603.700  (ventimilioniseicentotremilasettecento) (Euro 
10640,92) oltre Iva al 20%; 


VISTO il parere, agli atti dell'ufficio, redatto dall'ufficio del Commissario e 
sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'area di 
Progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, con cui si 
attesta la congruità dei prezzi; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 
2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di affidare i lavori per il ripristino funzionale di n.3 bettoline alla Orbetello 
Pesca Lagunare s.r.l. con sede a Orbetello in Via G. Leopardi, 8 per un 
importo complessivo di L.20.603.700 (ventimilioniseicentotremilasettecento) 
(Euro 10640,92) oltre Iva al 20%, come specificato nel preventivo agli atti 
dell'ufficio; 


2. di imputare la spesa prevista al punto 1) ai i fondi di cui alle ordinanze DPC 
n. 2975/99 e n.-3097/2000; 


3. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l., e 
alla Prefettura di. Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di 


disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


RO E 
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ORDINANZA 16 febbraio 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi di messa in sicurez- 
za, bonifica, recupero e fruizione ambientale dell’area dedicata allo stoccaggio delle 
biomasse algali in località Patanella. Procedura di affidamento nella forma di tratta- 
tiva privata. (Ordinanza n. F/976). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché. per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 ‘miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l'incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


CONSIDERATO che con ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.1999 è 
«stato approvato il Piano -strutturale per la laguna di Orbetello, previo parere 
favorevole. espresso dal Ministro dell'Ambiente con nota del 2.07.1999 prot. n. 
12155/ars; 
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RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. F/898 del 22.06.2000 con cui è stata 
approvata la perizia avente ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza, bonifica, 
recupero e fruizione ambientale dell'area dedicata allo stoccaggio delle biomasse 
algali in Loc. Patanella nel Comune di Orbetello, redatta dall'Ing. Francesco 
Martino, professionista incaricato con ordinanza commissariale n. F/857 del 
08.05.2000; 


CONSIDERATO che l'intervento progettato tiene conto della necessità del 
recupero ambientale anche delle vecchie discariche realizzate dalle precedenti 
gestioni commissariali ed in particolare prevede l'impermeabilizzazione 
dell'area, la predisposizione di una rete drenante ‘di raccolta del percolato, 
l'impermeabilizzazione mediante l'utilizzazione di gessi residui da processi 
industriali, la realizzazione di copertura con terreno artificiale, una rete drenante 
di smaltimento delle acque meteoriche, la piantumazione di essenze autoctone 
per la rinaturalizzazione dell’area di intervento, la realizzazione di pozzi per 
l'evacuazione del biogas ed una vasca interrata per lo stoccaggio del percolato 
drenato; 


VISTO il protocollo d'intesa per il riutilizzo delle biomasse algali stoccate nel sito 
della Patanella tra il commissario delegato per l'Emergenza ambientale della 
Laguna di Orbetello, la società Huntsman Tioxide Europe, l'amministrazione 
provinciale di Grosseto e il Comune di Scarlino, sottoscritto dalle parti in data 
24.01.2001; 


CONSIDERATA l'urgenza degli interventi previsti, si ritiene necessario 
procedere con una trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia nonché dotate 
di idonei requisiti tecnico-organizzativi; 


VISTO lo schema di lettera di invito alle ditte per l'espletamento della procedura 
di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma della trattativa 
privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale parte integrante 
e sostanziale; 


VISTO l'elenco delle ditte composto dalle imprese in possesso dei requisiti 
corrispondenti alle categorie prevalenti e scorporabili che costituiscono i lavori in 
oggetto e facenti parte dell'elenco generale delle ditte formato dal Commissario 
con avviso pubblico, allegato al presente atto sotto la lettera “B'” quale parte 
integrante e sostanziale; 


VISTO inoltre lo schema di contratto per l'esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza, bonifica, recupero e fruizione ambientale dell'area dedicata allo 
stoccaggio delle. biomasse algali in Loc. Patanella nel Comune di Orbetello, 
allegato alla presente ordinanza sotta la lettera “C" quale parte integrante e 
sostanziale 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n..3097 del 04.12.2000; 
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ORDINA 


1. di espletare una procedura di affidamento, nella. forma della trattativa privata, 
per l'esecuzione delle opere relative agli “Interventi di messa in sicurezza, 
bonifica, recupero e fruizione ambientale dell'area dedicata allo stoccaggio 
delle biomasse algali in Loc. Patanella”; 


2. di approvare lo schema di lettera di invito per l'espletamento della procedura 
di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma della 
trattativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale 
parte integrante e sostanziale;. 


3. di approvare l'elenco delle ditte composto dalle imprese in possesso dei 
requisiti corrispondenti alle categorie prevalenti e scorporabili che 
costituiscono i lavori in oggetto e facenti parte dell'elenco generale delle ditte 
formato dal Commissario con avviso pubblico, allegato al presente atto sotto 
la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale; 


4. di approvare lo schema di contratto per l'esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza, bonifica, recupero e fruizione ambientale dell'area dedicata allo 
stoccaggio delle biomasse algali in Loc. Patanella nel Comune di Orbetello, 
allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “C" quale parte integrante e 
sostanziale; 


5. di confermare all'ing. Francesco Martino l'incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché di 
incaricario della direzione e contabilità degli stessi; 

6. di trasmettere la presente ordinanza all'Ing. Francesco Martino e alla 


Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la 
pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione .Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 6 marzo 2001. 


Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 
settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero 
dell’interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Oneri per spese tecniche. (Ordinanza 
n. D/977). 


IL VICE COMMISSARIO 
In funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.02.1992 n. 225) - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2741 del 30.01.1998 - 
Ordinanza Commissariale n. D/874 del 25.05.2000 


VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile, n. 2741 del 30.01.1998 can la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità 
pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tebalda, Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia 
di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il 
Presidente ha nominato il sottoscritto Assessore Tommaso Franci quale Vice 
Commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, 
Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, 
Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza 
DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998; 


VISTA l'ordinanza 18 febbraio 1999 n. D/564 con la quale il Vice Commissario ha 
approvato le disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del 
piano degli interventi di cui sopra; 


TENUTO CONTO in particolare dell'art. 2.1 comma 7 delle disposizioni operative 
approvate con la succitata Ordinanza n. D/564/99 con il quale si prevede che per 
interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano 
rilevante interesse artistico, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei 
lavori, studi e ricerche e collaudo, possono essere ammessi al finanziamento 
anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento; 
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PRESO ATTO della nota del Dirigente del Genio Civile di Arezzo, agli atti degli 
uffici del Commissario, con la quale: si esprime nulla osta alla richiesta del 
Comune di Sansepolcro di ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche 
nella misura del 20% anziché del 15%, relativamente ai seguenti interventi: 

o Palazzo delle Laudi 

Palazzo Aggiunti 

Museo Civico 

Ex Convento di S. Agostino 

Palazzo Muglioni 


DOO0OOcO 


ORDINA 


— 
. 


Si dispone l'ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche nella misura 
del 20% anziché del 15%, relativamente ai seguenti interventi: 

Palazzo delle Laudi 

Palazzo Aggiunti 

Museo Civico 

Ex Convento di S. Agostino 

Palazzo Muglioni 


O00000 


2 La presente ordinanza è comunicata al Comune di Sansepolcro, alla Provincia 
di Arezzo, alla Comunità Montana della Valtiberina, agli Uffici regionali 
interessati e al Dipartimento della Protezione Civile; 


3 La presente ordinanza è pubblicata sul! Bollettino della Regione Toscana. 


Il vice commissario: FRANCI 


RO” (2 


27-7-2001 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 173 


ORDINANZA 6 marzo 2001. 


Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e il 1° ottobre 1998 nelle provin- 
ce di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi 
straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 717: «Ristrutturazio- 
ne idraulica del tratto del torrente Agna». Ente attuatore: Comune di Montemurlo. 
Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo L. 1.798.000.000 (Eu- 
ro 928.589,51). Presa d’atto. (Ordinanza n. G/978). 


IL VICE COMMISSARIO 
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998 
(Art. 5 Legge 24/02/1992 n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 dell'01.10.1998, 
ordinanza commissariale n. G/873 del 25.05.2000) 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2853 del 01/10/98 con la quale il Presidente della Giunta regionale ‘è stato 
nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 
28.09.1998 e 01.10.1998; 


VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il 
suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari 
per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della Protezione Civile 


prende atto ‘-e che tale piano possa essere successivamente integrato e 
rimodulato; 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2880 del 13/11/98 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 
2853/98 la Regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale 
di 24 miliardi; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/533 del 04.12.1998 con la 
quale è stato approvato il Primo piano del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota del 25.01.1999; 
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RILEVATO che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi 
specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 
G/550 del 28.01.1999; 


VISTO in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il 
Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori; 


CONSIDERATO che tale presa d'atto ha la finalità di verificare: 

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai 
sensi del punto 2.1. e 2.2 dell'ordinanza G/550/99; 

- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, 
collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 
G/550; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/560 del 09.02.1999 relativa a “Disposizioni 
per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano”; 


RICHIAMATA l'ordinanza n. G/761 del 05/11/1999 con la quale si è preso atto del 
progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive L. 1.298.000.000 
(unmiliardoduecentonovantottomilioni) (Euro 670.361,06) a totale carico dell'ente 
attuatore e che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione 
dell'ente attuatore, è stato rimodulato per L. 1.298.000.000 
(unmiliardoduecentonovantottomilioni) (Euro 670.361,06); 


CONSIDERATO che in seguito dell'Ordinanza del Ministero dell'interno n. 3056 
del 21/04/2000 al Comune di Montemurlo è stato assegnato un ulteriore 
finanziamento di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) (Euro 258.228,45) in base al 
quale l'ente attuatore ha ‘ravvisato la necessità di. predisporre una perizia 
suppletiva; 


VISTO che in data 03/02/2001 con nota n. 3472 di prot. il Comune di Montemurlo 
- ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all 


intervento n. 717 per complessive L. 1.798.000.000 
(unmiliardosettecentonovantottomilioni) (Euro 928.589,51) a totale carico dell'ente 
attuatore; 


PRESO ATTO come risulta dalla Comunicazione B del 22/02/2001 trasmessa 
dall'Ente Attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i 
vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con 
ordinanza commissariale n. G/550/99; 


PRESO ATTO che il presente intervento non sono state adottate specificate 
direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare; 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25.05.2000 con la quale il 
‘sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 
2853/98 


ORDINA 


1. E' preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 717: 
“Ristrutturazione idraulica del tratto del Torrente Agna" di cui ente attuatore è il 
Comune di Montemurlo per l'importo complessivo di L. 1.798.000.000 
(unmiliardosettecentonovantottomilioni) (Euro 928.589,51) a totale carico 
dell'ente attuatore, approvata con delibera di Giunta Municipale n. 10 del 
25/01/2001; 


2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche 
specificate nelle premesse; 


3. L'adeguamento dell'importo dell'intervento sarà effettuato, ai fini del Piano, con 
la prossima rimodulazione del medesimo; 


4. Di trasmettere ali Dipartimento della Protezione Civile e all'ente attuatore la 
presente ordinanza; 


5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T. ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 della L. R. n. 18 del 15.0.1996. 


Il vice commissario: FRANCI 


= 


27-7-2001 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 173 


ORDINANZA 9 marzo 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Manutenzione delle griglie e 
dei cancelli all’imbocco del canale di Ansedonia. (Ordinanza n. F/979). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile 
n. 2807 del 14.7.1998 e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per Il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.01.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. F/881 del 05.06.00 con cui è stata autorizzata 
l'attività di circolazione forzata unidirezionale nella Laguna dalle stazioni idrovore di 
Ansedonia, Nassa e Fibia; 


CONSIDERATO che durante la fase di circolazione forzata delle acque, si 
accumula materiale sulle grigiie poste in corrispondenza del delle strutture 
utilizzate per la pesca all'imbocco del canale di Ansedonia, provocando ostacolo 
al deflusso delle acque; 


CONSIDERATO che in data 15.06.00 Rep. 54 è stata sottoscritta la convenzione 
tra il Commissario straordinario per la Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà 
commissariale consegnati alla stessa Società, compresa la pulizia dei grigliati; 


VISTA inoltre la nota del 22.06.00 prot. 1287 con cui il Vice Commissario Delegato 
ordinava all'Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. di mantenere costantemente pulite le 
griglie del canale di Ansedonia e quelie delle idrovore, evitando di riversare le 
alghe addossate alle griglie nel canale di Ansedonia; 


CONSIDERATO che a seguito di tali disposizioni la Orbetello Pesca Lagunare ha 
intensificato i tumi operativi come risulta dalle varie comunicazioni agli atti 
dell'ufficio; 


VISTO il parere tecnico, agli atti dell'ufficio, redatto dall'Ufficio del Commissario e 
sottoscritto dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'area di 
Progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, in cui è stata 
accertata l'esatto esubero orario e di quantità rispetto alle previsioni indicate nella 
convenzione; 


PRESO ATTO che la predetta convenzione prevede interventi di pulizia di grigliati 
per un importo di L. 77.844.000 per un anno; 


PRESO ALTRESÌ ATTO che l'esubero rilevato ad oggi dall'ufficio del Commissario 
ammonta a L. 104.482.178 (centoquattromilioniquattrocentottantaduemila 
centosettantotto) (Euro 53960,54) oltre Iva al 20%; 


RITENUTO pertanto di corrispondere all'Orbetello Pesca Lagunare l'importo di L. 
104.482.178 (centoquattromilioniquattrocentottantaduemila centosettantotto) (Euro 
53960,54) oltre Iva al 20%, relativo all'incremento delle operazioni di pulizia di 
grigliati e di liquidare l'importo previsto in convenzione al termine della stessa; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 
dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di corrispondere alla Orbetello Pesca Lagunare gli oneri di L. 104.482.178 
(centoquattromilioniquattrocentottantaduemila centosettantotto) (Euro 
93960,54) oltre Iva al 20% relativi all'incremento delle operazioni di pulizia dei 
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grigliati durante la fase di circolazione forzata unidirezionale della stagione 
estiva 2000; 


2. di imputare le spese di cui al precedente punti 1) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/99 e DPC 3097/2000; 


3. di comunicare la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., e 
alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di 
pubblicarla per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 9 marzo 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla costruzio- 
ne del sistema di smaltimento liquami del comprensorio di Cala Galera - Impianto di 
depurazione di Albinia nel comune di Orbetello. Adeguamento alle prescrizioni della 
commissione di collaudo. (Ordinanza n. F/980). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro 
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 
14.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del ‘sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello —- Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. 290/CDL del 09.01.1998 veniva approvata 
la perizia per i lavori relativi alla costruzione del sistema di smaltimento dei 
liquami provenienti dal comprensorio di Cala Galera; 


VISTA l'ordinanza n.295/CDL del 02.02.1998 con cui la precedente gestione 
commissariale affidava alla ditta POL.TEC. AMBIENTE sì.r.i. di Albinia i lavori in 
oggetto e approvava il quadro economico per un importo complessivo a seguito 
di ribasso di L..170.000.000 di cui L.108.760.533 per lavori e L.61.239.447 per 
somme a disposizione, imputandolo interamente ai fondi del Comune di Monte 
Argentario; 


CONSIDERATO che con ordinanza n.325/CDL del 24.04.1998 si approvava la 
perizia suppletiva di variante per la realizzazione di opere non previste richieste 
all'amministrazione comunale di Monte Argentario per un importo di L. 
190.000.000 di cui 154.240.784 per lavori e L. 35.759.216 per somme a 
disposizione con maggiori oneri a carico dell'’amministrazione di L. 20.000.000; 


CONSIDERATO che durante la visita di collaudo del 08.09.1999 la commissione, 
d'intesa con l'ingegnere capo Luca Carretti e l'ing. Patrizio Tofanelli in qualità di 
direttore dei lavori, ha ordinato all'impresa appaltatrice l'esecuzione di alcuni 
lavori non contemplati nel progetto prescrivendo inoltre la contabilizzazione degli 
stessi a fattura come anticipazione; 


VISTO il preventivo del 19/12/2000 presentato dalla POL. TEC AMBIENTE per la 
fornitura e posa in opera di protezione realizzata in profilato metallico zincato a 
caldo con telaio e rete metallica a maglia nonché la fornitura e posa in opera di 
pozzetto di disconnessione completo di tappo in ghisa carrabile per un importo 
complessivo di L. 3.970.000 (tremilioninovecentosettantamila) (Euro 2050,33) 
oltre IVA al 10%; 


RICHIAMATO il parere di congruità sul prezzo espresso dal direttore dei lavori e 
dall'Ingegnere capo ciascuno per le proprie competenze in cui si indica di 
liquidare le spesa suddetta dopo l'esecuzione dei lavori e su presentazione della 
relativa fattura, come anticipazione e utilizzando le economie realizzate per i 
lavori di costruzione del sistema di smaltimento dei liquami provenienti dal 
comprensorio di Cala Galera; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. Diaffidare alla ditta POL TEC AMBIENTE di Albinia l'esecuzione dei lavori 
di recinzione e protezione completa di cordolo in c.a., cancello, riempimento 
in pietrisco e la fornitura e posa in opera di un pozzetto di disconnessione 
per un importo complessivo di L. 3.970.000 
(tremilioninovecentosettantamila) (Euro 2050,33) oltre IVA al 10%. 


2. al comune di Monte Argentario di liquidare l'importo di cui al precedente 
punto 1) dopo l'esecuzione dei lavori e su presentazione della relativa 
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fattura come anticipazione, utilizzando le economie realizzate per i lavori di 
costruzione del sistema di smaltimento dei liquami provenienti dal 
comprensorio di Cala Galera, in base a quanto impegnato con ordinanza 
n.295/CDL del 02.02.1998 n.325 del 24.04.1998; 


3. di trasmettere la presente ordinanza alla ditta POL TEC AMBIENTE, al 
Comune di Monte Argentario, all'ing. Patrizio Tofanelli in qualità di direttore 
dei lavori, all'ing. Luca Carretti in qualità di ingegnere capo, alla 
commissione di collaudo costituita dai drr. Ingg. Cesare Billi, Antonio 
Ludovico e Gianfranco Savelli alla Prefettura di Grosseto nonché di 
disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 9 marzo 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Progetto per i lavori di costru- 
zione di una tura e di un punto di attracco per mangia alghe nella laguna di Levante 
in località Ansedonia. Liquidazione spese tecniche di progettazione. (Ordinanza 
n. F/981). 


IL VICE COMMISSARIO 
(Art. 5 Legge 24.02.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998 
e successive modificazioni e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre 
la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli 
enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza prot. n. 571 del 13.10.1997 con cui la precedente 


gestione commissariale ha affidato all'ing. Tommaso Bernardini di Orbetello 
l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di 
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realizzazione di una tura con stramazzo e palancole nel bacino di Gorghiti 
necessari a consentire la raccolta delle alghe nonché la direzione e contabilità dei 
lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione; 


VISTO il progetto del 14.11.1997 redatto dall'Ing. Tommaso Bernardini avente ad 
oggetto i “Lavori di costruzione di una tura e di un punto di attracco per mangia- 
alghe nella Laguna di Levante in loc. Ansedonia, composto da una relazione 
tecnica, un computo metrico estimativo, un computo metrico, un capitolato 
speciale d'appalto e da tre tavole, per un importo complessivo di L.38.000.000 
(trentottomilioni) (euro 19625,36) compresa IVA; 


PRESO ATTO che in data 09.12.1997 l'ing. Roberto Linetti in qualità di ingegnere 
capo dei lavori, ha espresso parere favorevole all'affidamento dei lavori in oggetto 
alle imprese Cava Albegna Marsiliana e ditta Laurenti Marino costituite in A.T.I. 
sulla base del progetto redatto dall'Ing. Tommaso Bernardini; 


DATO ATTO che allo stato attuale non è possibile realizzare tale progetto, poiché 
sono mutate le condizioni ambientali della Laguna, come risulta dalla perizia 
redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la “Fornitura e posa in opera 
di una sgrigliatura automatica in uscita dall'area conterminata di Ansedonia”, 
approvata con ordinanza n. F/755 del 26.10.99; 


CONSIDERATO che l'Ing. Tommaso Bernardini ha ottemperato all'incarica avuto 
riguardante la progettazione dei “Lavori di costruzione di una tura e di un punto di 
attracco per mangia alghe nella Laguna di Levante in Loc. Ansedonia" e che è 
quindi necessario corrispondergli gli oneri per le spese tecniche previste, relative 
esclusivamente alla progettazione dei lavori; 


VISTA proposta di notula del 22.02.01, agli atti dell'ufficio, presentata dall'Ing. 
Tommaso Bernardini per un importo complessivo di L. 2.677.320 
(duemilioniseicentosettantasettemilatrecentoventi) (Euro 1382,72) compresa IVA al 
20%; 


VISTO il parere tecnico redatto dall'Ufficio del Commissario e sottoscritto dall’Ing. 
Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di Progetto per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello; 


RITENUTO pertanto di corrispondere all’Ing. Tommaso Bernardini l'importo di L. 
L. 2.677.320 (duemilioniseicentosettantasettemilatrecentoventi) (Euro 1382,72) 
per la progettazione dei lavori in oggetto; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 


confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’interno n. 3097 del 04.12.2000; 


LL 
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ORDINA 


1. di corrispondere all'Ing. Tommaso Bernardini un importo complessivo di L. 
2.677.320 (duemilioniseicentosettantasettemilatrecentoventi) (Euro 1382,72) 
compresa IVA al 20% per la progettazione dei lavori di costruzione di una tura 
e di un punto di attracco per mangia-alghe nella Laguna di Levante in loc. 
Ansedonia; 


2. di imputare gli oneri di cui al Precedente punto 1) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/1999 e n. 3097/2000; 


3. di trasmettere la presente ordinanza all'Iing Tommaso Bernardini, e alla 


Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne 
la pubblicazione per estratto sul BURT 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 9 marzo 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Progetto esecutivo del sistema 
informativo per il monitoraggio ambientale della laguna di Orbetello. Affidamento 
lavori 2° lotto. (Ordinanza n. F/982). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni). 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'interno n.3097 del 04.12.2000; 


a 
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VISTO inoltre il Piano strutturale per la Laguna di Orbetello approvato con 
ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.99, 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/943 del 17.10.00 con cui è stata 
approvata la perizia redatta dall'Ufficio del commissario per l'Emergenza 
ambientale della Laguna di Orbetello avente ad oggetto il “Progetto esecutivo 
del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della Laguna di Orbetello” 
composta da relazione, computo metrico estimativo, Capitolato speciale 
d'appalto, Elenco prezzi unitari e da n.1 Tavola; 


CONSIDERATO inoltre che, con la stessa ordinanza è stata approvato lo 
schema di lettera di invito alle ditte per l'assegnazione dei lavori a trattativa 
privata; 


VISTO l'importo complessivo della perizia, pari a L. 800.000.000, come di 
seguito ripartito: 


L. € 
LOTTO 1: Realizzazione piattaforme di 21.000.000 10845,59 
supporto 
LOTTO 2: Fornitura e posa in opera sonde. 348.800.000 180140,17 
LOTTO 3: Fomitura e posa în opera 112.000.000 57843,17 
analizzatore nutrienti 
LOTTO 4: realizzazione centro elaborazione 95.000.000 49063,41 
dati. 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 576.800.000 297892,34 
I.V.A. sui lavori al 20% 131.891.333 68116,19 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e 8.652.000 4468,38 
ss.mm.ii.= 1,5 % sui lavori 
Contratti telefonia mobile GSM e fissa 500.000 258,23 
Per acquisti e/o realizzazione software 70.000.000 36151,98 
applicativo 
imprevisti arrotondamenti ed economie 12.156.667 6278,39 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 223.200.000 115273,18 
TOTALE PERIZIA 800.000.000 413165,52 


PRESO ALTRESÌ ATTO: che la perizia in oggetto prevede i seguenti quattro 
lotti funzionali: realizzazione di piattaforme di supporto per sonde e dispositivi di 
rilevamento e teletrasmissione dati, fornitura e posa in opera di sonde e 
dispositivi di rilevamento e teletrasmissione dati, fornitura e posa in opera di 
apparecchiatura automatica da laboratorio per analisi nutrienti, fornitura e posa in 
opera di un sistema informatico di acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati 
raccolti; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/962 del 15/12/00 con cui sono stati 
affidati alla SIMAR di Romagnoli i lavori relativi al 1°lotto funzionale, alla 
BRAN+LUEBBE quelli relativi al 3°lotto e alla ESSECI computer quelli relativi al 
4° lotto; 


VISTO inoltre il verbale di apertura delle offerte del 29.11.00, agli atti dell'ufficio, 
relativo al 2° lotto “Fornitura e posa in opera di sonde” da cui risulta che è 
necessario per l'amministrazione approfondire i particolari tecnici delle offerte 
pervenute; : 


ed 
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CONSIDERATO che in data 11.01.01 è stata richiesta alle ditte partecipanti alla 
gara un'integrazione all'offerta già presentata; 


VISTO il verbale di aggiudicazione dei lavori del 07.02.01, agli atti dell'ufficio, 
in cui si propone di affidare i lavori in oggetto alla S.I.A.P. s.r.l. di Bologna, la cui 
offerta, per un importo complessivo di L. 327.872.000 è risultata 
economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione nel rapporto qualità 
prezzo; 


RITENUTO pertanto di affidare alla S.I.A.P. S.r.l. di Bologna i lavori relativi al 
2°lotto “Fornitura e posa in opera di sonde e dispositivi di rilevamento e 
teletrasmissione dati" del Progetto Esecutivo del sistema informativo per il 
monitoraggio ambientale della Laguna di Orbetello, per un importo complessivo 
di L.327.872.000  (trecentoventisettemilioniottocentosettantaduemila) (Euro 
169331,75) oltre IVA al 20%; 


PRESO ATTO che per l'entità dei lavori non è necessario provvedere alla 
predisposizione del piano di sicurezza nonché della notifica di cui all'art.11 del 
Decreto Legislativo n. 494/96 e successive modifiche e integrazioni; 


VISTO il nuovo quadro economico complessivo determinato a seguito dei ribassi 
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d'asta come di seguito specificato: 


IMPORTO DEI IMPORTO DEI EURO 
LAVORI A LAVORI A 
BASE D'ASTA — SEGUITO DI 
OFFERTA 
LOTTO 1: Realizzazione piattaforme di supporto 21.000.000 20.790.000 —10737,13 
LOTTO 2: Fornitura e posa in opera sonde 348.800.000 327.872.000 169331,75 
LOTTO 3: Fomitura e posa in opera 112.000.000 86.000.000 44415,29 
analizzatore nutrienti 
LOTTO 4: realizzazione centro elaborazione 95.000.000 92.040.000 —47534,69 
dati. 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 576.800.000 526.702.000 272018,86 
I.V.A. sui lavori al 20% 131.891.333 121.891.333 —62951,61 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.= 8.652.000 8.652.000 4468,38 
1,5 % sui lavori 
Contratti telefonia mobile GSM e fissa 500.000 500.000 258,23 
Per acquisti e/o realizzazione software 70.000.000 70.000.000 —36151,98 
applicativo 
imprevisti arrotondamenti ed economie 12.156.667 12.254.667 6329,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 223.200.000 213.298.000 110159,22 
TOTALE PERIZIA 800.000.000 740.000.000 382178,10 


PRESO ATTO che, secondo il nuovo quadro economico rimangono da imputare 
gli oneri relativi ai lavori del Lotto 2 nonché quelli relativi alle somme a disposizione 


come di seguito specificate: 


SOMME A DISPOSIZIONE L. EURO 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.= 8.652.000 4468,38 
1,5 % sui lavori 
Contratti telefonia mobile GSM e fissa 500.000 258,23 
Per acquisti e/o realizzazione software 70.000.000 36151,98 
applicativo 
Imprevisti arrotondamenti ed economie 12.254.667 6329,00 
IVA sui punti precedenti 16.550.933 8547,84 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 107.957.600 55445,57 


ARE le 
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per la somma complessiva di 
(cinquecentounmilaquattrocentoquattromilioni) (Euro 258953,55); 


L. 501.404.000 


CONSIDERATO che sull'importo dei lavori a base d'asta sarà applicata la 
percentuale dell'1,5% previsto dall'art. 18 della L.109/94 a valere sulle spese 
tecniche indicate nel nuovo quadro economico della perizia; 


PRESO ATTO che la Giunta Regionale Toscana, ha disposto con deliberazione 
n. 153/1997, la costituzione di appositi capitoli di bilancio E/U per la gestione 
delle somme relative al 1,5% previsto dall'art. 18 della L. 109/94 e successive 
integrazioni e modificazioni; 


RITENUTO pertanto di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire, per le 
spese di progettazione, la somma di L. 8.460.000 sul capitolo di entrata n. 
24940 del bilancio regionale del corrente esercizio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di affidare alla S.I.A.P. s.r.I. con sede a Bologna la realizzazione del 2° lotto 
funzionale “Fornitura e posa in opera di sonde” per un importo complessivo 
di L.327.872.000 (trecentoventisettemilioniottocentosettantaduemila) (Euro 
169331,75) oltre IVA al 20%; 


2. di approvare il nuovo quadro economico di spesa a seguito di ribasso per 
un importo complessivo di L. 740.000.000 (settecentoquarantamilioni) (Euro 
382178,10) come di seguito ripartito: 


IMPORTO DEI IMPORTO DEI EURO 
LAVORI A LAVORI A 
BASE D'ASTA — SEGUITO DI 
OFFERTA 
LOTTO 1: Realizzazione piattaforme di supporto 21.000.000 20.790.000 1072713 
LOTTO 2: Fornitura e posa in opera sonde 348.800.000 327.872.000 169271,75 
LOTTO 3: Fomitura e posa in opera 112.000.000 86.000.000 — 44415,29 
analizzatore nutrienti 
LOTTO 4: realizzazione centro elaborazione 95.000.000 92.040.000 —47534,69 
dati. 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 576.800.000 526.702.000 272018,86 
I.V.A. sui lavori al 20% 131.891.333 121.891.333 —62951,61 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.= 8.652.000 8.652.000 4468,38 
1,6 % sui lavori 
Contratti telefonia mobile GSM e fissa 500.000 500.000 258,23 
Per acquisti e/o realizzazione software 70.000.000 70.000.000 — 36151,98 
applicativo 
Imprevisti arrotondamenti ed economie 12.156.667 12.254.667 6329,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 223.200.000 213.298.000 110159,22 
TOTALE PERIZIA 800.000.000 740.000.000 382178,10 


LIA 
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3. diimputare ai fondi finanziati con ordinanze DPC 2975/99 e DPC 3097/2000 
gli oneri di cui al precedente punto 1) nonché le somme a disposizione per 
l'ammontare di L. 107.957.600 come di seguito specificato: 


SOMME A DISPOSIZIONE L. EURO 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e 8.652.000 4468,38 
ss.mm.ii.= 1,5 % sui lavori 
Contratti telefonia mobile GSM e fissa 500.000 258,23 
Per acquisti e/o realizzazione software 70.000.000 36151,98 
applicativo 
Imprevisti arotondamenti ed economie 12.254.667 6329,00 
IVA sui punti precedenti 16.550.933 8547,84 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 107.957.600 55445,57 
per la somma complessiva di L.501.404.000 


(cinquecentounmilaquattrocentoquattromilioni) (Euro 258953,55); 


4. di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire la somma di L. 8.652.000 
(ottomilioniseicentocinguantaduemila) (Euro 4468,38) sul capitolo di entrata 
n.24940 del bilancio regionale del corrente esercizio ai sensi dell'art. 18 
della legge n.109/94; 


5. di affidare al Geom. Fabrizio Rubegni dell'Ufficio del Commissario la 
Direzione dei lavori e al Geom. Antonio Lenzini quello di addetto alla 
contabilità; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.A.P. S.r.l. di Bologna, 
all'ARPAT e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 


nonché di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


ih 
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ORDINANZA 19 marzo 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Espropriazione per pubblica 
utilità per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle bio- 
masse algali raccolte in laguna, sita in località Patanella del comune di Orbetello. 
Occupazione ed espropriazione definitiva delle aree interessate. (Ordinanza n. F/983). 


IL VICE COMMISSARIO 
(Art. 5 L. 24.02.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero 
dell'interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2807.14.07.1998) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della L. 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale di Orbetello- Monte Argentario; 


VISTA l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della 
predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04/12/2000; 
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VISTO inoltre il Piano Strutturale per la Laguna di Orbetello approvato con 
ordinanza commissariale n. F/703 del 02.08.99; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/692 del 13 Luglio 1999 con la 
quale si approva la perizia avente per oggetto “Stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna”, redatta dall'Ing. 
Francesco Martino su incarico del Vice Commissario delegato in base alla 
propria ordinanza n. F/543 del 18/01/1999; 


VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Grosseto n. 361 del 22.09.99 
con la quale si approva il progetto e si autorizza la realizzazione degli interventi; 


TENUTO CONTO che tale approvazione, ai sensi della L.R n. 25/98, produce 
gli effetti di cui all'art. 27 comma 5 del D. Lgs. N. 22/97, costituendo, pertanto, 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; 


RICHIAMATA altresì, l'ordinanza commissariale n. F/880 del 31/05/2000 con la 
quale si approva la perizia suppletiva e di variante relativa alla nuova 
localizzazione dell'intervento, consistente in una traslazione dell'impianto 
all'interno dell'area precedentemente individuata, redatta dall'ing. Martino ed 
approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 166 del 9/6/2000; 


VISTO che per l'esecuzione di tale opera, con ordinanze n. F/743 del 27/9/1999 
e n. F/747 del 1/10/1999 è stata disposta, al fine di consentire il tempestivo 
inizio dei lavori, l'occupazione d'urgenza della porzione di terreno sito in 
Comune di Orbetello e censito al NCT al Foglio 37 particelle 111 parte e 164 
parte intestato alla ditta Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi Monica 
comproprietari per 1/3 ciascuno; 


DATO ATTO altresì, che con le suddette ordinanze è stato provveduto alla 
determinazione dell'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari 
dell'area occupata; 


TENUTO CONTO che con propria ordinanza n. F/777 del 24/11/1999, per il 
protrarsi dei lavori, è stata disposta la proroga dei termini di occupazione 
d'urgenza di anni due; 


CONSIDERATO che in data 04.12.2000 è stato notificato ai proprietari Sigg. 
Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi Monica l'indennità spettante; 


PRESO ATTO che i Sigg. Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi Monica non 
hanno dato nessuna risposta nei termini previsti dalla normativa vigente; 


TENUTO CONTO che a norma della L. 865/71 i proprietari espropriandi, entro 
30 giorni dalla notificazione dell'ammontare dell'indennità, devono comunicare 
all'espropriante l'accettazione della medesima e che in caso di silenzio 
l'indennità si intende rifiutata con conseguente deposito della somma offerta 
presso la Cassa Deposito e Prestiti; 


RICHIAMATA la ordinanza commissariale n. F/966 del 18.01.2001 con la quale 
è stato disposto il deposito dell'indennità, pari a L. 8.184.380, presso la Cassa 
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Deposito e Prestiti a favore dei Sigg. Covitto Giovanni, Lupo Franco e Baffigi 
Monica per i terreni censiti al N.C.T. del Comune di Orbetello al Foglio 37 
particelle n. 111/b, 111/c e 164/b della superficie complessiva di mq. 7.946; 


VISTA la relativa quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato n. 2 
del 05/03/2001; 


VISTO il tipo di frazionamento debitamente approvato dall'Ufficio del territorio di 
Grosseto in data 27.11.2000; 


CONSIDERATO che gli oneri relativi alla spese di registrazione, trascrizione e 
volturazione catastale degli immobili in oggetto, conseguenti all'adozione del 
presente provvedimento, ‘ammontano complessivamente a L.1.000.000 
(unmilione) (Euro 516,45); 


RITENUTO di provvedere alla notifica del presente provvedimento definitivo di 
esproprio ai proprietari interessati nelle forme previste per gli atti processuali 
civili; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2087/98 e 
2975/99 confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché 
dall’art.1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


RICHIAMATE in particolare, le deroghe alla legge 2359/1865 art. 18, legge 
1/1978 artt. 3 e 4, legge 865/71 artt. 10 e 20; 


RITENUTO quindi che sussistano i requisiti per emettere il provvedimento 
definitivo di esproprio delle aree di cui trattasi; 


ORDINA 


1. di disporre a favore del Commissario Delegato Emergenza Ambientale 

Laguna di Orbetello, con sede in Firenze presso la Regione Toscana, 
Via Cavour, n. 18, CF. n. 94070990489 - l'espropriazione degli immobili 
siti in Comune di Orbetello, Località Patanella, qui di seguito descritti, 
necessari per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in Laguna, di proprietà 
della ditta sotto indicata: 
- Terreno censito al N.C.T. del Comune di Orbetello al Foglio n. 37 
particelle n. 657 (ex 111/b) della superficie di mq. 6.483, n. 658 (ex 
111/c) della superficie di mq. 1.331 e n. 660 (ex 164/b) della superficie di 
mq. 132, intestato ai Sigg. Covitto Giovanni nato a Orbetello il 
12.05.1949 (proprietario per 1/3), Lupo Franco nato a Orbetello il 
13.11.1948 (proprietario per 1/3) e Baffigi Monica nata a Torino il 
4.04.1978 (proprietaria per 1/3), indennità di esproprio L. 8.184.380 
(ottomilionicentottantaquattromilatrecentotttanta) (Euro 4226,87) 
depositata presso la Cassa Deposito e Prestiti con quietanza n. 2 del 
05/03/2001; 
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2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, esente da bollo 
ex art. 22 D.P.R. 26/10/1972, n. 642, per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana, sul FAL della Provincia di Grosseto; 


3. di notificare la presente ordinanza ai proprietari interessati, nelle forme 
previste per gli atti processuali civili e di trascriverla in termini di urgenza 
presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Grosseto, nonché registrario a 
termine di legge a cura e spese di questo Ufficio Commissariale; 


4. adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità; 


5. di imputare ai fondi di cui alle ordinanze DPC n. 2975/99 e n. 3097/2000, 
la somma di L. 1.000.000 (unmilione) (Euro 516,45) relativa alle spese di 
registrazione, trascrizione e voltura catastale, conseguenti all'adozione 
del presente provvedimento; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Grosseto per gli 
adempimenti di competenza. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 23 marzo 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla costruzio- 
ne del sistema di smaltimento liquami del comprensorio di Cala Galera - Impianto di 
depurazione di Albinia nel comune di Orbetello. Adeguamento alle prescrizioni della 
commissione di collaudo. Rettifica ordinanza commissariale n. F/980 del 9 marzo 
2001. (Ordinanza n. F/984). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modificazioni ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. 290/CDL del 09.01.1998 veniva approvata 
la perizia per i lavori relativi alla costruzione del sistema di smaltimento dei 
liquami provenienti dal comprensorio di Cala Galera; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/980 del 09.03.01 con cui sono stati 
affidati alla ditta POL TEC Ambiente gli interventi di adeguamento alle 
prescrizioni della Commissione di Collaudo nell’ambito dei lavori relativi alla 
costruzione del sistema di smaltimento liquami del comprensorio di Cala Galera- 
Impianto di depurazione di Albinia nel Comune di Orbetello. 


RICHIAMATO inoltre il preventivo del 19/12/2000 presentato dalla POL. TEC 
AMBIENTE per la fornitura e posa in opera di protezione realizzata in profilato 
metallico zincato a caldo con telaio e rete metallica a maglia nonché la fornitura 
e posa in opera di pozzetto di disconnessione completo di tappo in ghisa 
carrabile per un importo complessivo di L. 3.970.000 
(tremilioninovecentosettantamila) (Euro 2050,33) oltre IVA al 10%; 


EVIDENZIATO che per mero errore materiale, con ordinanza F/980 del 09.03.01 
è stata affidata alla POL-TEC l'esecuzione di lavori diversi da quelli descritti in 
premessa dalla stessa ordinanza; 


EVIDENZIATO inoltre che i lavori da affidare alla POL-TEC Ambiente riguardano 
la fornitura e posa in opera di una protezione realizzata in profilato metallico 
zincato a caldo con telaio e rete metallica a maglia nonché la fornitura e posa in 
opera di un pozzetto di disconnessione completo di tappo in ghisa carrabile per 
un importo complessivo di L. 3.970.000 (tremilioninovecentosettantamila) (Euro 
2050,33) oltre IVA al 10%; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di rettificare l'ordinanza commissariale n. F/980 del 09.03.01 affidando alla 
ditta POL TEC AMBIENTE di Albinia la fornitura e posa in opera di una 
protezione realizzata in profilato metallico zincato a caldo con telaio e rete 
metallica a maglia nonché la fornitura e posa in opera di un pozzetto di 
disconnessione completo di tappo in ghisa carrabile per un importo 
complessivo di L. 3.970.000 (tremilioninovecentosettantamila) (Euro 
2050,33) oltre IVA al 10%, come risulta dal preventivo del 19/12/2000, agli 
atti dell'ufficio; 


2. di confermare, come ordinato con ordinanza F/980 del 09.03.01, che il 
comune di Monte Argentario liquiderà l'importo di cui al precedente punto 
2) dopo l'esecuzione dei lavori e su presentazione della relativa fattura 
come anticipazione, utilizzando le economie realizzate per i lavori di 
costruzione del sistema di smaltimento dei liquami provenienti dal 
comprensorio di Cala Galera, in base a quanto impegnato con ordinanza 
n.295/CDL del 02.02.1998 n.325 del 24.04.1998; 


TIT 
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3. di trasmettere la presente ordinanza alla ditta POL TEC AMBIENTE, al 
Comune di Monte Argentario, all'ing. Patrizio Tofanelli in qualità di direttore 
dei lavori, all'Ing. Luca Carretti in qualità di ingegnere capo, alla 
commissione di collaudo costituita dai drr. Ingg. Cesare Billi, Antonio 
Ludovico e Gianfranco Savelli alla Prefettura di Grosseto nonché di 
disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 30 marzo 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi di messa in sicurez- 
za, bonifica, recupero e fruizione ambientale dell’area dedicata allo stoccaggio delle 
biomasse algali in località Patanella, Affidamento lavori. (Ordinanza n. F/985). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l'incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/898 del 22.06.2000 con cui è stata 
approvata la perizia avente ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza, bonifica, 


recupero e fruizione ambientale dell'area dedicata allo stoccaggio delle biomasse 
algali in Loc. Patanella nel Comune di Orbetello, redatta dall'Ing. Francesco 


cadi 
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Martino, professionista incaricato con ordinanza commissariale n. F/857 del 
08.05.2000; 


VISTO il protocollo d'intesa per il riutilizzo delle biomasse algali stoccate nel sito 
della Patanella tra il commissario delegato per l'Emergenza ambientale della 
Laguna di Orbetello, la società Huntsman Tioxide Europe, l'amministrazione 
provinciale di Grosseto e il Comune di Scarlino, sottoscritto dalle parti in data 
24.01.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/976 del 16.02.01 con cui è stato 
ordinato l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori nella forma della 
trattativa privata, per le opere in oggetto, approvato lo schema d lettera di invito, 
l'elenco delle imprese in possesso dei requisiti corrispondenti alle categorie 
prevalenti e scorporabili da invitare in sede di gara informale ed è stato 
approvato lo schema di contratto tra il Vice Commissario Delegato e la ditta; 


VISTO che con lettera del 22.02.01 è stata richiesta un'offerta per l'esecuzione 
delle opere in oggetto alle ditte di cui all'elenco sopraccitato; 


VERIFICATO che sono pervenute le offerte delle imprese Bevilotti Vezio 
costituita in associazione temporanea di imprese con la Beton Costruzioni S.r.l. 
di Roccalbegna (GR) e la Ditta Laurenti Marino costituita in A.T.l. con l'impresa 
Frappi Dino con sede in Castiglion Fiorentino(AR) 


VISTO il verbale di apertura delle offerte del 02.03.2001, agli atti dell'ufficio da 
cui risulta che l'impresa Bevilotti Vezio ha applicato un ribasso del 13,61% 
(tredici virgola sessantuno per cento) sull'importo dei lavori a base d'asta mentre 
la ditta Laurenti Marino ha applicato un ribasso del 17,10% (diciassette virgola 
dieci per cento) 


VALUTATO che l'offerta presentata dalla Ditta Laurenti Marino in qualità di 
capogruppo della Associazione Temporanea d'Imprese con l'impresa Frappi 
Dino è risultata la più conveniente per l'amministrazione; 


RITENUTO pertanto, come risulta dal predetto verbale di aggiudicazione delle 
offerte, di affidare l'esecuzione delle opere in oggetto alla Ditta Laurenti Marino 
in qualità di capogruppo della sopraccitata associazione temporanea d'imprese 
per un importo totale di L. 625.390.868 
(seicentoventicinquemilionitrecentonovantamilaottocentosessantotto) (euro 
322.987, 42) compresa IVA al 10%; 


VISTO il nuovo quadro economico quale risulta a seguito di ribasso sull'importo 
dei lavori a base d'asta per un importo complessivo di L. 701.000.000 
(settecentounomilioni) (euro 362036, 28) di cui 568.537.135 per lavori e L. 
132.462.847 per somme a disposizione il tutto come di seguito specificato: 


PRESO ATTO che con ordinanza commissariale n. F/898 del 22.06.2000 sono 
state impegnate le spese tecniche di progettazione pari a L.68.445.474 
(sessantomilioniquattrocentoquaranticinquemilaquattrocentosettantaquattro) 
(euro 35349,13); 


ti 
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RITENUTO pertanto di impegnare l'importo complessivo di L. 632.554.526 
(seicentotrentaduemilionicinquecentocinquantaquattromilacinguecentoventisei) 
(Euro 293624,93) risultante dalla differenza tra l'importo totale della perizia 
seguito di ribasso d'asta e le spese tecniche di progettazione comprensive di Iva 
già impegnate con ordinanza F/898 del 22.06.2000; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


— 


. di affidare alla ditta Laurenti Marino di Grosseto in qualità di capogruppo della 
A.t.i. composta dalla ditta Laurenti Marino stessa e dall'impresa Frappi Dino 
di Castiglion Fiorentino l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, 
bonifica, recupero e fruizione ambientale dell'area dedicata allo stoccaggio 
delle biomasse algali in Loc. Patanelia per un importo complessivo di L. 
568.537.135 cinquecentosessantottomilionicinquecentotrentasettemilacento- 
trentacinque) (Euro 293624,92 ) oltre Iva al 10% 


2. di approvare il nuovo quadro economico quale risulta a seguito del ribasso 
sull'importo dei lavori a base d'asta per un importo complessivo di L. 
701.000.000 (settecentounomilioni) (Euro 362036, 28) di cui L 568.537.135 
cinquecentosessantottomilionicinquecentotrentasettemilacentotrentacinque) 
(Euro 293624,92) per lavori e L. 132.462.847 
(centotrentaduemilioniquattrocentosessantaduemilaottocentoquarantasette) 
(Euro 68411, 35) per somme a disposizione il tutto come di seguito 


specificato: 
IMPORTO INIZIALE IMPORTO A SEGUITO variazione 
DI RIBASSO 
Importo dei lavori a base d'asta 685.810.800 568.537.153 «117.273.647 
Ribasso d'asta 17,10% 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 685.810.800 568.537.153 -117.273.647 
Iva su lavori al 10% 68.581.080 56.853.715 -11.727.365 
Spese tecniche di progettazione 57.037.895. 57.037.895. 
comprensivi di ..V.A. e C.N.P.A.ILA. 
Iva su spese tecniche 11.407.579 11.407.579 
Allacciamento ai pubblici servizi 
(ENEL) 
Oneri per assistenza sovrintendenza 
archeologica 
Imprevisti e arrotondamenti 7.162.646 7.163.658 +1012 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 144.189.200 132.462.847 «11.725.363 
TOTALE PERIZIA 830.000.000 701.000.000 =129.000.000 


3. di imputare ai finanziamenti stanziati con ordinanze DPC 2975/1999 e 
3097/2000 la somma di L. 632.554.526 
(seicentotrentaduemilionicinquecentocinquantaquattromilacinquecentoventisei) 
(Euro 293624,93) risultante dalla differenza tra l'importo totale della perizia a 
seguito di ribasso d'asta e le spese tecniche di progettazione comprensive di 
Ilva già impegnate con ordinanza F/898 del 22.06.2000 


ia 
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4. di confermare all'ing. Francesco Martino l’incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché di 
incaricarlo della direzione e contabilità degli stessi; 


5. di trasmettere la presente ordinanza all'Ing. Francesco Martino, alla Ditta 
Laurenti Marino di Grosseto in qualità di capogruppo della A.t.i. Laurenti 
Marino e Frappi Dino (AR) e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 
competenza e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


01A5031 


FRANCESCO NOCITA, redattore 


GIAMPAOLO LECCISI, direttore Anioisa vice redimone 
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LIBRERIA IL TRITONE 
Via Tritone, 61/A 
LIBRERIA MEDICHINI 
Via Marcantonio Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 
Via Tuscolana, 1027 
© SORA 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 
© TIVOLI 
LIBRERIA MANNELLI 
Viale Mannelli, 10 
Ò VITERBO 
LIBRERIA “AR° 
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Plietrare 
LIBRERIA DE SANTIS 
Via Venezia Giulia, S 


LIGURIA 


© CHIAVARI 
CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38 
© GENOVA 


LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI 
& DARIO CERIOLI 


Galleria E. Martino, 

© IMPERIA 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE 
Viale Mattuotti, 43/A-45 


LOMBARDIA 


O BRESCIA 
LIBRERIA QUERINIANA 
Via Trieste, 13 
© BRESSO 
LIBRERIA CORRIDONI 
Via Corridoni, 11 
© BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 
O Como 
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 
O GALLARATE 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 
Via Torino, 8 
© LECCO 
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
© LODI 
LA LIBRERIA S.a.s. 
Via Defendenta, 32 
© MANTOVA 
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto |, 32 
© MILANO 
LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 
Galleria V. Emanuele Il, 13-15 
FOROBONAPARTE S.r.l. 
Foro Bonaparte, 53 
© MONZA 
LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 
O PAVIA 
LIBRERIA GALASSIA 
Corso Mazzini, 28 
© VARESE 
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


MARCHE 


© ANCONA 


LIBRERIA FOGOLA 
Piazza Cavour, 4-5-6 


© ASCOLI PICENO 


Ò 


° 


° 


° 


te 


° 


o 


° 


° 


LBARERIA PROSPERI 
Largo Crivelli, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, @ 
PESARO 


LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 


Via Mameti, 34 

& BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

GASA EDITRICE I.C.A.P. 
Via Vittorio Emanuele, 10 
ALESSANDRIA 


UBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 


Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 
Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 
Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

LIBRERIA DEGLI UFFICI 
Corso Vinzaglio, 11 
VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 
Corso Mameli, 55 - intra 
VERCELLI 
CARTOLIBRERIA COPPO 
Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 
LIBRERIA JOLLY CART 
Corso V. Emanuele, 16 


O BARI 


° 


CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 
UBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Corso Garibaldi, 38/A 


© CERIGNOLA 


LIBRERIA VASCIAVEO 
Via Gubbio, 14 


© FOGGIA 


LIBRERIA PATIERNO 
Via Dante, 21 


© LECCE 


LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 


© MANFREDONIA 


LIBRERIA IL PAPIRO 
Corso Mantredì, 126 


© MOLFETTA 


UBRERIA IL GHIGNO 
Via Campanella, 24 


O TARANTO 


LIBRERIA FUMAROLA 
Corso italia, 229 


SARDEGNA 


Ò CAGLIARI 
LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corao V. Emanuele, 30-32 
O ORISTANO 
LIBRERIA CANU 
Corso Umberto 1, 19 
© SASSARI 
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castetto, 11 
LIBRERIA AKA 
Via Roma, 42 


SICILIA 


O ACIREALE 
LIBRERIA 8.G.C. ESSEGICI 8.a.s. 
Via Caronda, 8-10 
CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 
Ò AGRIGENTO 
TUTTO SHOPPING 
Via Panoramica deli Templi, 17 
© CALTANISSETTA 
LIBRERIA SCIASCIA 
Corso Umberto |, 111 
Ò CASTELVETRANO 


CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 


Via Q. Setia, 108-108 
© CATAMA 
LIBRERIA LA PAGLIA 


© MESSINA 
LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 65 

© PALERMO 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FORENSE 
Via Maqueda, 185 
LIBRERIA 8.F. FLACCOVIO 
Piazza V. E. Ortando, 15-10 
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
Piazza 6. G. Bosco, 3 
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO 
Viale Ausonia, 70 
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Viliaermosa, 28 
LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galietti, 225 

© 8. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 
Via Roma, 250 

O SIRACUSA 
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA 
Plazza Euripide, 22 

© TRAPANI 
LIBRERIA LO BUE 
Via Cascio Cortese, 8 


TOSCANA 


© AREZZO 
LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
O FIRENZE 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/A 
LIBRERIA MARZOCCO 
Via de’ Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 
Via Altani, 84-68/R 


© GROSSETO 
NUOVA LIBRERIA 
Via Mille, G/A 

O LIVORNO 
LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23-27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

O LUCCA 
LIBRERIA BARONI ADRI 
Via $. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 
Via Montanara, 37 

O MASSA 
LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

O PISA 
UBRERIA VALLERINI 
Ma dei Mille, 13 

O PISTOIA 


LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 


Via Macallà, 37 
O PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 


Via delle Terme, 6-7 

© NAREGGIO 
LIBRERIA RL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


© TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


© FOLIGNO 
LIBRERIA LUNA 
Via Gramaci, 41 

© PERUGIA 
LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

O TERM 
LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


O BELLUNO 
LIBRERIA CAMPDEL 
Piazza Martiri, 27/D 

O CONEGLIANO 
LIBRERIA CANOVA 
Via Cavour, 6/8 

© PADOVA 
LIBRERIA DIEGO VALERI 
Via Romea, 114 

o Rovigo 
CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 

© TREVISO 
CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 

© VENEZIA-MESTRE 
LIBRERIA SAMBO 
Via Torre Bellredo, 60 

O VERONA 
LIBRERIA L_E.G.1.$. 
Via Adigetto, 43 
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 6 

© VICENZA 
LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Palladio, 11 x 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte ie altre pubblicazioni ufficiati sono in vendita al pubblico: 
— presso l'Agenzia dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - iP 06 85082147; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - 
Piazza: G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c tale n, 16716029. 


Le inserzioni, come da norm e iporizte nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concession 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001 


Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001) 
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001 
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonemento comprende gi indici mensili 


Lire Euro Lire Euro 
Tipo A - Abbonamento al fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento al fascicoli della serie spe- 
Inclusi tutti i suppiementi ordinari: clale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
“annuale ................... sila bia io 608.000 262,30 regionali: 
- nomestrale .......... Face diata e oleae “— 239.000 148,25 “annuale ......... e ea it 100.000 84,74 
Tipo Aî - Abbonamento al fascicoli delle serie semestrale ............................ 08.000 35,11 
generale, inclusi | suppiementi ordinari Tipo E - Abbonamento ali fascicoli della serie speciale 
contenenti | provvedimenti legislativi: destinata al concorsi Indetti dalio Stato e dalle 
ANNUAIO ..................00...0.. 416.000 214,84 altre pubbliche amministrazioni: 
» semestrale ........................ 231.000 110,00 “ ENNUAÎIO ............... Lc 267.000 137,39 
Tipo A? - Abbona albvpiamenti sidinnit inni - nomestralo ..........................0. 148.000 74,38 
tenenti i provvedimenti non legislativi: Tipo F - Compieto. Abbonamento al fascicoli della 
SENNUAIO ................000cctttt 115.500 59,05 rinibra srertzzar stesort i] por gi aortto e 
n î ù conteneni provvedimenti legisiativi e non 
semestrale ....................... 69.000 35,63 legislativi ed al fascicoli delle quattro serie 
Tipo B - Abbonamento al fascicoli della serie speciale speciali (ex tipo F): 
destinata agli atti del giudizi davanti alla Corte e ENNUAÎIO ..............0. crt 1.097.000 606,55 
costituzionale: - somestralo .........................0.. 883.000 306,25 
“ENNUAIO .............. 0000 107.000 63,20 Tpo Fi - Abbonamento al fascicoli della serie 
= SOMOSTrAlO .........................0.. 70.000 36,16 generale inclusi | supplementi ordinari 
° contenenti i provvedimenti legiziativi ed ali 
Tipo C© - Abbonamento al fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delie Comunità europee: (escluso il tipo A2): 
e ENNULIO ................ 00000 273.000 140,09 - BNNUAÎ® ............ 1 cvseroseoto 882.000 607,10 
- BOMELITAIO".....................0.0000 180.000 77,48 » BOMESIFAIO ......................., 820.000 208,85 


integrando con le somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo ai tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 2001. 


Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale ...........................0c tt cctrtrrrerererenieoneo 1.800 0,77 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie specia/! !, {N e HI, ogni 16 pagine o frazione .. $ KERI ILL 1.500 0,77 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» .................. so 2.000 1,45 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione ............. sa 1.500 0,77 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .. e sè SE sh so 1.500 0,77 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione ........................... 102010000 rcr0rioo 1.500 0,77 

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento annuale ..........................000 1000 reo nare neri zenec ese eee:eo 00000 rese reno 0iorene 162.000 83,60 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 18 pagine 0 frazione .........................0 vv cr rev ieri ir re si cene cionee 1.500 0,77 

+ Supplemento etraordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale... ian de enne 105.000 54,22 
Prezzo di vendita di un fascicolo Beparato ......................L0 001 rerirrerererenec sera ricer crescere er00e 8.000 4,13 
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 

(Serie generale - Suppiementi ordinari - Serie speciali) 
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) ........................00 000 errrerrorr errare reneno 1.300.000 671,39 
Vendita singola: ogni microfichea contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale ................:...........000010000 1.500 0,77 
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) ..........................00 1000 4.000 2,07 
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 

PARTE SECONDA - INSERZIONI 


DIO 


+ 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e et ee O O 0 0 SO 00 000 0000 


| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, 
compresi i fascicoli dei suppiementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato cui c/c postale n. 16716029 Intestato all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio del 
fascicoli dieguidati, che devono easere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione del dati riportati sulla 
relativa taccotta di abbonamento. 


Per informazioni, prenotazioni o reciami attinenti egli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivol- 
gere! direttamente all’Amministrazione, presso l'istituto Poligrafico e Zecca dello Sisto - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite Ufficio inserzioni Numero verde 
06 85082140/2221/2276 - Fax 2520 800-864035 - Fax 85082242 800-864035 


IATAINI ua 


*+:4 1130017300 € 3,8) 


